









Z 
“aa 
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO-E OBRAS PÚBLICAS E. 
ESTRADA DE FERRO-CENTRAL DO BRASIL bi) MONTES CLANS 
RR RE PESA 6 
O) PIRAPORA pr 
j b 
CORINTO () O DIAMANTINA 

; 
E, 
no 
G E, 
e 
E 
E 
q 
6. CARNEIRO nF 
Pá e. nonizonte O V. 6. CARNEIRO 3 
x - ) 
Ô K E LÃ (O K | E) ! Tea ad 4 ss 
| 1 E 
' é 

1 
À 3 
' 4 
DE 19/49 Ni. 
era “./ | 
k - ÀO q. MURTINHO I 
LAFAIETE ; 
tas * nu 
ur DIVISÃO DO PLANO 4 
É | 
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO | 
LINHA M. CG — M. A. E | 
E l 
DIVISAO + x tt xk +% (5 SANTOS BUMONT | 
; V. TUNEL 23 
MINAS GERAIS % om. 
A. ARINOS , À 
V. PINHEIRO | 
PD E. RIOS ( 
B. PIRAI O V. TUNEL DE CASSAL 
e » U : k 
SAUDADE a el Ê 

O C. AUSTIN É 
“o A & 
D. F. 

IMPRENSA NACIONAL — RIO DE JANEIRO — 1943 A 








MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


RELATÓRIO DE 1942 


DIVISÃO DO PLANO 

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 
LINHA M.C—M.A. 

3º DIVISÃO 





IMPRENSA NACICJAL 
RIO DE JANEIRO | — gas 














INDICE GERAL 

Págs. 

DIVISÃO DO PLANO...... E io qrfr Dec 2 PROA AR RA 5 
Relatório de ABES soh. so fo Na o UR TO and SR De RR RU = AROS E  n 9 
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO — LINHA MONTES CLAROS-MONTE “AZUL “AS 
o Relatório: da Comissão tem 19420 asd ao Ro Cano ma E O RS OPEN RT 
Estudos E Sos MNE E o LDA A RR TE CR RD UR DR eita 

IC ORStrUÇÃO O Sida A O 6 o a SP ER CU 29 
Serviço ide; Assistencia AMéÉdica. à de PAS O RR q ae Et a 35 
Ailmotartiador >. ss na pq pe TS SM RIR REA 1 OR ENE 41 
Eseriório CG entralii ts ds do Mera ERR RO O pe e E Dre RR AE AR 45 
pubsistência;-ReembolBayel=a... 4 ai DE cp ADRIANO PTS RD DON SR EQ apa! 
Serviços  gerais.........0.» RE Da RA PEIARERNR o Ap nd a ERR ra E E 
ECDIVISAO ME dos; sr REMPOSNIOM, A AP A apa O E RA 59 
Indice-dass? Divisão: 2.sto. Mega O es DE RUA É ço RAR Rr Ve o a 





Ed 


£, 

EA 
is 
sgãs 


te 





4 


pda 


À ud 


eps 


ow MES 





DIVISÃO DO PLANO 


Ê 
» 
F 
x 
a 
a 
uni 
Cd 
Rs 
mA TRA 
Ra 


' 
a. o 
“e 
K 
0 Ls 
a + 
a R 





tl 


FWAID OMNIFL TTONENO? 
7 OpÍriNTinO JE OÍMNAIS 


VAILVALSAA!, 
0WÍ2IS 








DIVISÃO DE PLANO 


VSTAIA 








| VRVYVEDINVIAO 








RELATÓRIO DE 1942 


A Divisão do Plano, cuja instalação definitiva foi feita em outubro de 1942, em vir- 
tude de sômente nesta data ficarem concluídas as obras de acabamento e preparo das salas 
destinadas aos seus trabalhos, no 16.º pavimento do Edifício D. Pedro II, e , apesar das dificul- 
dades naturais decorrentes de uma instalação pi ovisória, desincumbiu-se dos serviços que lhe 
foram distribuídos e procedeu aos estudos necessários ao desempenho dos objetivos visados 
com à sua criação. 


Podem ser reiúnidos em quatro grupos os trabalhos procedidos, no ano de 1942, na Di- 
visão do Plano: 


a) Pareceres sôbie diversas questões pendentes de solução, 

b) estudo de vários assuntos de natureza técnica, 

c) coleta dos elementos para contrêle e apreciação do rendimento dos trabalhos 
em diferentes setores da Estrada, e 

d) coleta de dados sôbre as instruções, circulares e ordens de serviço, com o propó- 
sito de ser estudada a sua codificação. 


si grupo 


1 — Parecer sôbre o projeto da construção de 25 quilômetros do prolongamento 
da linha de Montes Claros a Monte Azul, 

2 — perecer sôbre a conveniência do emprêgo de “containers”, no serviço de trans- 
porte dos minérios, visando facilitar os trabalhos de baldeação, 

3 — parecer sôbre a conveniência de serem ircorporadas ao patrimônio da Central 
as oficinas da Rede Mineira de Viação, localizadas em Cruzeiro, 

4 — parecer sôbre a modificação do pátio da estação de Barra do Piraí e o conse- 
quente acôrdo a ser feito com a Rede Mineira de Viação, 

5 — parecer sôbre a conveniência da construção de um armazém, no Cais do Pôrto, 
paua depósito de estôpa, óleos combustíveis e lubrificantes, querosene, etc., 
bem como a instalação de tanques para a descarga direta dos óleos, 


“a” sobressaem os seguintes pareceres: 


6 — parecer sôbre a conveniência de aquisição de locomotivas “Diesel” para a 
intensificação do transporte de minérios, 
7 — parecer sôbre as medidas a adotar, nc sentido de serem evitados os atiasos 


dos trens expressos, no trecho de Barra do Piraí a Belém, 

8 — parecer sôbre o acôrdo de tráfego mútuo entre o serviço Rodoviário da Cen- 
tral e os das estradas paulistas, 

9 — parecer sôbre medidas a serem adotadas, visando melhcr aproveitamento dos 
vagões existentes na bitola de 1,60m, inclus sive sugestões para nova organi- 
zação dos serviços de transporte, 

10 — parecer sôbre a proposta de arrendamento das oficinas da Central, situadas 
em Valença, e 
11 — organização das instruções de serviço para os ante-projetos das estações. 


No grupo “b”, entre outros de menor importância, foram procedidos os seguintes estudos: 


1 — Exame dos vagões da série VA, de ns. 501 a 700, |. 
2 — determinação dos gabaritos máximos permitidos para a circulação do ma- 


terial rodante, na bitola larga, y 
3 — sôbre a possibilidade de circulação, em nossas lir has, dos carros Pullman Car, 
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lotação e velocidade máximas das locomotivas, no ramal de São Paulc, com 
o emprêgo de lenha como combustível, 

dos elementos técnicos das locomotivas a vapor, das bitolas de 1,60m e 1,00m, 
com organização dos respectivos quadros, 

dos desenvolvimentos real, virtual, parcial e acumulado, da linha tronco e 
ramal de São Paulo, 

das lotações máximas das locomotivas de bitola de 1,60m, nos trechos de 
Lafaiete-General Carneiro, General Carneiro-Corinto, Corinto-Pirapora e Co- 
rinto-Montes Claros, 

lotações máximas, nos diversos trechos do ramal de São Paulo, para os se- 
guintes tipos de locomotivas: Mallet, American, Ten-Wheeled, Passifie, Mogul, 
Prairie, Twelve-Wheeled, Consolidation, Mikado e Texas, 

dos elementos para o cálculo das lotações dos trens de bitola de 1,60m, 

do pêso aderente máximo para as locomotivas das bitolas de 1,60m e 1,00m, 
visando melhor aproveitamento do esfôrço de tração, e 

estudos das locomotivas necessárias para o serviço dos trens de carga e mistos, 
do ramal de São Paulo, baseados no mevimento de tráfego de 1941. 


Quanto aos grupos “c” e “d”, continua a Divisão coletando os indispensáveis elemen- 
tos, já tendo, porém, organizado um quadro de dados comparativos sôbre os serviços da Loco- 
moção, durante cinco anos (1935 a 1939). 

Pela secção de desenho auxiliar da Ajudância Técnica foram executados, em tempo 
útil, todos os serviços atribuídos à mesma secção, dentre os quais os seguintes desenhos, neces- 
sários à elucidação e estudo dos trabalhos da Divisão: 
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Gáfico para cálculo da circulação dos carros “Pullman” nas linhas da bitola 
de 1,60m, 
gabaritos de circulação e de carros da bitola de 1,60m, 
modificação das linhas no pátio da estação de Cruzeiro, permitindo a entrada 
da Central nas oficinas da Rede Mineira de Viação, 
planta do 17.º pavimento do Edifício de D. Ped.o II e localização da Divisão 
do Plano, 
cópia do perfil longitudinal da linha Montes Claros a Monte Azul, 
secção do truque e estrado dos vagões VA ns. 501 a 700, bitola de 1,00m, 
gráfico demonstrativo das rendas médias maria recolhidas à Tesouraria da 
E. F.C. B., a partir de 1934, 

gráfico das ocurrências com os vagões VA ns. 501 a 700, bitola de 1,00m, no 
nto de 1-11-40 a 31-3-42, 
gráfico dos acidentes ocorridos com os vagões VA ns. 501 a 700, bitola de 
1,00m, no período de julho de 1940 a março de 1942, 
perfil do aro padrão sobre o perfil do trilho tipo B, bitola de 1,00m, mostrando 
o jôgo do 10deiro, 
vistas de frente dos vagões da série VA, 501 a 700 e 1.001 a 1.250, respecti- 
vamente das bitolas de 1,00m e 1,60m, 
perfil da linha e diagrama de curvas nos quilômetros 803 a 813 (Lirha do 
Centro) e colocação dos acidentes verificados com os vagões VA ns. 501 a 
700, 
perfís das linhas e diagramas de curvas nos quilômetros 710 a 720 (Ramal de 
Presidente Vargas), 506 a 514 (Ramal de Poente Nova), 529 a 545 (Ramal de 
Ponte Nova), 628 a 637 (Ramal de Presidente Vargas) e colocação dos aci- 
dentes verificados com os vagões VA 501 a 700, 
Esquema geral da linha da E. F.C. B., 
projeto da organização dos serviços de transportes na bitola larga, 
projeto para adaptação dos extintores “EGO” (com válvula) nos tênderes 
das locomotivas, 
dimensões das testadas dos prédios ns. 21 a 263 da rua São Cristóvão e colo- 
cação na planta fornecida pela 3.º Divisão, 
esquemas da organização admir istrativa da E. F, C. B., 
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19 — álbum de esquemas da organização admiristrativa dos diferentes órgãos de 
serviços da E. F. C. B. (23 fôlhas), 

20 — esquema da ligação do sul ao nordeste do Brasil, 

21 — padrão para todos os desenhos da Divisão do Plano e outros de caráter 
interno desta Divisão. 


Pela Secção Administrativa foram providenciados, dentro dos prazos estabelecidos, 
todos os serviços referentes a Pessoal, Material, Registos, Arquivo, Expediente, Despesa 
da Divisão e Inventário dos Bens Patrimoniais, bem como todo o serviço datilográfico. 


O Expediente acusou o seguinte movimento: 


Oiicios expedidos... wide 3 area e ora SR a RR Ee! 
Guias de remessa — recebidas. ... ..m. pu sesam ço. to da 243 
Guias de remessa — expedidas... .sosmuas a soma mia Eos EAR 396 
Eroeessos. recebidos. 4. «e. uu Fa da a SPEA A OR 264 
Processos protocolados, distribuídos e informados... .......... 199 
Processos ALQUIVAdOS, “>. ar e cao é RD Os Ms PDR 52 
Telegramas-expedidos. .... é 1s.irsgm mira guri DSO SR Ra Te AN e a 26 
Carths-expedidaS”... ses. mo tea o iara, E SUE RE RR 10 


Divisão do Plano, 14 de Janeiro de 1943. 


José CAETANO DE ANDRADE PINTO 
CA 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO DA LINHA MONTES CLAROS — 
MONTE AZUL EM 1942 


A Comissão de Cónstrução da linha Montes Claros — Monte Azul instalada, oficial- 
mente, em 10 de novembro de 1941, sômente a partir do princípio de 1942 é que começou a 
intensificar os trabalhos, organizando e ampliando os programas iniciais nos diversos se- 
tores de atividades técnicas e administrativas. Assim é que, à medida dos recursos que 
lhes eram proporcionados, foi avançando gradativamente, desde uma despesa de pessoal de 
Cr. & 28.000,00, até o montante de Cr. 8 1.954.000,00, atingida em dezembro de 1942. Já 
em meados do ano p. findo, a extensão do ataque aos serviços obrigou esta Comissão a um 
estudo acurado sôbre suas possibilidades, bem como sua significação no concêrto das Di- 
visões da Estrada de Ferro Central do Brasile, de um modo geral, entre todos os órgãos ferro- 
viários do País, com os quais ela teria de cooperar e confundir-se, afim de realizar uma das 
mais importantes comunicações nacionais. E foi assim que sirgiu a organização definitiva 
que se espelha no organograma junto. 

As atividades da Comissão de Construção de Montes Claros — Monte Azul, da maneira 
mais ampla, divide-se em duas: Estudos e Construção. 


* 
ESTUDOS 


Ao reiniciar, em dezembro de 1941, o ataque à construção desta linha, houve neces- 
sidade de se proceder, antes de mais nada, a um levantamento topográfico dos trechos ata- | 
cados até 1930, em sua maioria cortes embocados e terraplenos adjacentes apenas, mas cuja 
“ação do tempo se fez sentir pelos desbarrancamentos de uns e abatimentos de outros. Havia 
também algumas obras de arte correntes começadas, mas nenhuma terminada e que, por 
questão de economia, foram aproveitadas e acabadas, muito embora fôssem anacrônicas e 
dispendiosas. Sua locação primitiva determinou, portanto, vários pontos obrigados no 1.º 
trecho de 25 Km por sôbre os quais foi necessario continuar o desenvolvimento da terra- 
plenagem. 

Assim é que, considerando-se o problema sob vários apa, a solução foi algo com- 
plexa, para atender: 


le | 

1.º) Economia de tempo. 

2.º) Atualização das condições gt E do traçado antigo. 

3.º) Maior aproveitamento possível dos serviços de construção atacados e abandonados 
em 1930. 

4.º) Melhoria do traçado geral em planta e em perfil. 

5.º) Atualização dos estudos das obras de arte correntes e especiais, visando maior 
economia. 


Entretanto, não há como negar que os 5 itens principais do problema foram ampla- 
mente satisfeitos, graças ao entusiasmo com que todos se lançaram ao trabalho. Junto há 
uma planta na escala 1/200.000 da comparação dos traçados de 1930 e 1942 que, por si só, 
justifica as atividades desta Comissão durante o ano p. findo. 


1.º — ECONOMIA DE TEMPO 


Iniciados os levantamentos na época das chuvas, que se prolongaram até março de 1942 
já em meados dêsse mesmo mês estavam termiaados e havia um avanço de mais 20 Km,o. 
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que permitiu imediato reinício do serviço de construção, enquanto se procedia ao o estudo 
de novas faixas de terreno e se prosseguia na locação da linha. 

Tôda a sorte de entraves foi encontrada como: falta de pessoal, vias de comunicação, 
água ete., mas os estudos avançaram sempre em um “Crescendo”, 

Foram ereadas outras turmas, num total de 5, sendo 2 de exploração e 3 de locação. 

Pode-se hoje computar 280 Km de estudos de exploração, incluindo as linhas de ensaio 
perdidas, e 150 de locação, em 10 meses, dos quais apenas 6 foram de trabalhos integrais de 
campo. : 

E Os estudos estão terminados até Monte Azul (Km. 236), tanto no tocante à exploração 

como à locação (gráficos fólhas 18 a 23). 


2.º — ATUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO TRAÇADO ANTIGO 


Logo de saída, tendo em vista a necessária economia, não foi possível fazê-lo no primeiro 
trecho até o Rio Verde (Km. 25), pois o que havia sido atacado determinou pontos obrigados 
de passagens que não puderam ser desprezados e assim ter de se aceitar um traçado com raios 
de curva = 243m e rampas de 1% sem compensação nas curvas, além de apresentar um 


coeficiente de sinuosidade, de um modo geral sem justificativa, sendo que, em vários trechos, | , 


a linha apresenta desenvolvimento real inútil, de terraplenagem. Daí para 
diante, entretanto, não obstante a exigitidade do tempo e o cumprimento do programa 
proposto, sempre foi possível a imposição de novas condições técnicas, saindo-se da faixa 
estudada anteriormente e, por meio de variantes, suprimiram-se curvas, retificando-se trechos 
e jogando com a rampa máxima (1%) afim de diminuir o movimento de terras. Curvas 
houve que, na impossibilidade de serem suprimidas, tiveram seus raios aumentados de 243m 
para 30lm, em alguns casos e, bem superiores a 301,6Im, em outros, o que permitiu traba- 
lhar-se com rampas desde 0,008 até 0,0095 em curvas que se tornaram indispensáveis. 

Com isso, que a primeira vista nada impressiona, conseguiu-se alguma economia na 
terraplenagem e um encurtamento apreciável no novo traçado de 1942, sôbre o que estava 
sendo executado em 1930. 

; O Plano Geral de Viação aprovado em 1934 e até agora em vis embora preconizando 
para esta linha tronco (T. M. 2) as condições de: 


200 de raio mínimo e 0,015 de rampa, sem falar em compensação, ficou melhorada para: 


R = 300 (mínimo) 

i = 0,010 (máximo) 

Compensada nas curvas pela fórmula, 

i=10 — 05 G 
sendo G = grau de curva. E por intermédio da E foi calculado o quadro de rampas 
compensadas, anexo a êste relatório, estritamente seguido. no projeto elaborado em 1942 
(quadro fólha n. 24). 

Todos os pontos da poligonal foram desenhados por coordenadas topográficas eo 
projeto lançado analiticamente por intermédio de sistemas de equações de 1.º grau, cujos ele-. 
mentos e condições técnicas constam das fôlhas juntas 


— MAIOR APROVEITAMENTO POSSÍVEL DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO ATACADOS E ABANDONADOS EM 19359 


Se por um lado as condições técnicas do treçado antigo não puderam ser atualizadas 
no trecho dos primeiros 25 Km, nem por isso deixou-se de tirar partido dessa situação, apro- 
veitando ao máximo, tudo o que foi encontrado em abandono. 

De saída tomou-se a deliber ação de não se tocar nos cortes e terraplenos altos, senão 
para alargâ-los e taludâ-ios, relocando curvas que se encaixassem na forma anteriormente 
rasgada. Para isso foi dispensada uma especial atenção, com o equipamento de 2 turmas 
de levantamento planimétrico e altimétrico, sôbre cujos trabalhos desenhados foi projetado 
o aproveitamento de serviço abandonado de terraplenagem. 
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Quanto às obras de arte começadas, como boeiros de alvenaria e pontilhões, foram 
terminadas algumas com o próprio material retirado dos cortes próximos (rocha) e outras 
“terminadas com emprêgo do concreto armado, quando o transporte dos blocos maciços de 
-- alvenaria se tornava demasiadamente longo e moroso. 


ELEMENTOS PARA LOCAÇÃO DE CURVAS 




















sa ro | RAD a LEXÕES PARA CORDAS DE RAMPAS MÁXIMAS 
R G Mn Rem ds O ERRO o 
| | É 20 ms. 10 ms. 1 ni 1=10—0.54 G. 
1) Basis | 020 010! 05' 0'30"' 10.0 
2| 2864795 qr “oz 06 036 10.0 
3) 2.148,599 os” | oe | og 0/48" 10.0 
RO | 718865. 0º40' 00 | do 1/00" Ra 
CB | 1 145,980 1º00' 080" | 15 130! 9.5 
“e 859,456 | 1º20! 0940! 20": ar DOR 9.5 
? 147359 | 1039 0:46! 23! 218" RE 
RE: 687,574 | 1240! 0:50! 25! 230" 9.0 
1a: 613,911 1052" 0º56/ og dar da, PRE 
Fo 572987 | 200! 1º00/ 30 3/00” 9.0 
a) am 2090" 1º10/ 35! 3130 8.5 
Tap 4929757 | 240! 1º20' 40 4100" 8.5 
13) 382016) 300 1º30' 45 430" 8.5 
“4 358,145 | 312 1º36/ 48" 4148" 8.5 
15 343,893 3º20/ 1040' 50" 5/00" 8.0 
16 324,367 3032º 1º46' 53' 518” | 8.0 
E: 312,576 340 | 1050 55º 5/30" 8.0 
7 18 | 30 612 3048 1054" Saito: 5/42"! 8.0 
ao | 286,5 4º00' 2º00/ 1º00' 6/00” 25 apha 
2” 264,51 4090" 2010! 1º05' 6'30” 7.5 
o 254,71 4º30' 215 100775" 6/45" 7.5: 





N : 


2 245,62 4040" 2090" | 1010! “700” 7.5. 
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O grade do perfil da linha até o Km 25 (Rio Verde) obedeceu, tanto quanto possível, 


ao antigo traçado em 1930, para aproveitamento dos cortes embocados e das obras de arte. 
Já no Rio Verde (Km. 25) foi forçosa uma modificação mais séria, tanto em planta como 


em perfil, afim de se poder encaixar um patamar de 500m, onde localizar uma estação,o que . 


não havia sido previsto anteriormente. 


4.º — MELHORIA DO TRAÇADO GERAL EM PLANTA E EM PERFIL 


Pode-se considerar êste serviço como tendo sido apenas um remendo feito até o Km 72 
(Malhada Real), até onde, como já foi dito linhas acima, dada a premência de tempo, não 
foi possível um estudo completo de uma nova faixa de terreno, 

Daí para diante, entretanto, tomando-se as plantas do projeto antigo, apenas como 
base de reconhecimento, foi possível o levantamento de novas linhas de ensaio que, em sua 
maioria, foram estaqueadas como estudos definitivos depois de examinados seus peifís e 
serem considerados satisfatórios. 

Deve-se declarar, antes de mais nada, que o recor hecimento feito em 1912 pelo compe- 
tente eng. Messias Lopes, foi verdadeiramente brilhante, pois um simples passeio pelos vales 
por êle cruzados é suficiente para convencer a qualquer pessoa, técnica ou não, de sua 
esplêndida orientação e o valor de seus conhecimentos como explorador. 

Está fartamente reconhecido seu alto grau de discernimento ao escolher vales e 
passagens a exatidão das suas observações e o acêrto em que andou quando lançou o traçado 
pelo vale do Rio Verde Grade, abandonando-o no preciso ponto onde éra necessário subir 
o talweg do Tremedal, afim de atingir a cidade do mesmo nome, hoje Monte Azul, e que 
se acha próximo a uma garganta das Serras Gerais. 

Infelizmente já os estudos não acomparharam a primorosa orientação técnica impri- 
mida por Messias Lopes e é assim que, dada a diretriz geral do traçado, muitos pontos da 
poligonal estudada não têm justificativa, não só pelo desenvolvimento excessivo, sem utili- 
dade de ordem econômica, estratégica ou industrial, como pela ondulação apresentada em 
perfil onde não foi respeitada a tendência geral da linha de descer sempre desde Montes 
Claros até Monte Azul. Ora, tendo-se em vista que a cota de Montes Claros é 638 m, 
e a de Monte Azul é de 570m não se compreende que uma poligonal, desenvolvendo-se 
por terrenos de baixada, seguindo o curso de um rio em sentido descendente, de vale amplo 
e bem definido como o do Rio Verde Grade, tenha de subir e descer contrafortes quando 
o traçado naturalmente indicado seria uma linha de espigões. 

Assim sendo, e perfeitamente imbuido do espírito e da idéia geral do eng. Messias 
Lopes, impunha-se o estudo de uma nova faixa que satisfizesse melhor e de maneira mais 
econômica ao traçado de Montes Claros — Monte Azul. 

Foi por isso que, dentro dos mesmos vales preconizados por Messias Lopes, o traçado 
de 1942 foi totalmente modificado em relação ao de 1930, nos últimos 100 Km e parcial- 
mente reformado desde o Km 72 até o Km 150. 

Depois de locado todo o traçado, de acôrdo com a nova exploração de 1942, cons- 
tatou-se uma quilometragem de 236 Km de Montes Claros à Monte Azul, contra 251 Km 
de projeto de 1930 conforme se pode apreciar da planta na escala de 1/200.000 que dá uma 
idéia bem precisa da melhoria do traçado em planta e em perfil. Além do encurtamento, 
foram baixados os coeficientes virtuais de ambos os sentidos, assim como o movimento de 
terras da chegada de Monte Azul que, acusando em 1930 uma média de 20 m3 por metro 
corrente, foi vencida agora com 10 m3 por metro corrente naquele mesmo trecho. 

À medida que os estudos iam-se efetivando, a Secção Técnica fornecia todos os ele- 
mentos para o ataque imediato da construção e é assim que já em meados de dezembro esta 
Comissão contava com os 236 Km de sua inicial tarefa, técnicamente resolvidos. Entre- 
mentes, em novembro p. p., foi organizada a 5.º turma de estudos de Monte Azul em diante, 
rumo a Jacarací na Baía, afim de encontrar os estudos que o D. N. E. F. está fazendo da 
Baía para Minas. 

Nesta nova poligonal a Comissão conseguiu até dezembro, a quilometragem defini- 
tiva de 15 Km e 18 de linhas perdidas, num total portanto de 33 Km de estudos, devido 
à topografia acidentada da nova zona em exploração. Deve sei dito entretanto que está 
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sendo dada a esta turma de exploração uma nova diretriz diferente da anterior, com grandes 
esperanças de se poder suprimir alguns túneis e viadutos constantes do projeto antigo 
passando por Urandií. 


5.º — ATUALIZAÇÃO DAS OBRAS CORRENTES E 
ESPECIAIS NO NOVO TRAÇADO 


Comparando-se os preços atuais de material e mão de obra, com os de 13 anos 
- passados, resultou daí uma nova preocupação cuja solução se impunha de imediato, tal a 
“sua importância no pêso do orçamento geral de uma ferrovia. 

“Assim foi feito um novo estudo dêstes detalhes, constantes de levantamentos de 
bacias hidrográficas os mais completos possíveis, pesquisas de pontos demarcadores das 
enchentes máximas e mesmo retificações de certos trechos da linha que determinaram eco- 
- nomias consideráveis nas obras de arte especiais atravessando cursos dágua importantes 
entre Montes Claros e Monte Azul. 

Para citar um, basta a travessia do Rio Gorutuba que no projeto antigo acusava uma 
ponte de 80 m de vão e no entanto verificou-se a possibilidade de vencê-lo com uma viga 

contínua de três vãos, num total de 55 m. 

Para os rios Verde, Caetetá e São Domingos, houve o aproveitamento de vigas 
metálicas de 20 m existentes na E. F.C. B., bem como para outros rios de menor impor- 
tância foram aproveitadas vigas também metálicas de 10 m. Nas obras correntes o bóeiro 
““armco e os de concreto armado circulares de 0,80 — 1,20 e 1,00, fabricados em série na 
própria Comissão de Construção, e o uso apropriado do conreto armado em pequenas estru- 
“turas hiperstáticas, como boeiros duplos e passagens inferiores, solucionaram de maneira 
“ elegante, rápida e sobretudo econômica, tôda a série de complicações que acarretariam 
— as obras meciças de alvenaria, com a sua mão de obra excessivamente cara e o exhaustivo 
- trabalho de transportes dos materiais e seu assentamento. . 


RESUMO DOS ELEMENTOS DO PROJETO 
0 — 236,15139 


I-EM PLANTA 


1º — Bitola — 1,00 
2.º — Raio mínimo — 245,62 


3.º — Extensão em reta — T75B1I% 183.099,04 
4.º — Extensão em curva com: 
ERRO gps 245,62 7.281,61 3,083% 
De So 252,84 500,13 0,211% 
E e AN 27 254,71 704,02 0,298% 
7 Po a 256,61 367,25 0,155% 
Ap RT 264,51 1.304,26 0,552% 
SAAE 2 Rg 266,55 284,09 0,120% - 
no tr dis 286,54 3.475,31 1,471% 
RS SR e 298,99 488,61 0,207% 
tr 301,61 4.174,32 1,996% . 
o NM 312,58 350,70 0,148% 
md oo RSS 343,82 1.407,18 0,595% 
o E PEA * 382,02 2.695,61 1,141% 
DRE o E tado | 404,48 446,40 0,189% 
RR Ss. 429,76 1.436,05 0,608% 
a pr 458,40 686,30 0,291% 


pj da a AE 491,14 2.790,24 1,181% 


aE Ro, 4 ME nar E ta d E 
ar pa ND o : pi 
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E 572,99 4.003,76 1,695% 
E A 625,07 740,07 0,313% 
DO ASA 687,57 3 247,08 1375% 
“ME, ER 763,97 1.127,14 0,477% 
RE RS 859,46 1.237,50 0,524% 
E AS 1.145,93 8.749,27 3,705% 
SEE A - 1.375,4 2.079,22 0,880% 
E a O 1.718,88 1.974,90 0,836% 
“e A 2.147,60 971,00 0,411% 
E Soa 53.062,35 22468% 53.062,35 
5.º — Extensão total do traçado 100% 236.161,39 


6.º — Número total de curvas — 144 

7.º — Soma das tgs. das curvas — 30.634,52 

8.º — Soma dos desenvolvimentos das curvas — 53.031,20 
9.º — Soma dos ângulos centrais — 6.984º37' 


Z2t 
10.º — Coeficiente de sinuosidade do traçado ope (Evg. J. X. Martins) 
ZD 
2 x 30.634,52 
——————— = LIM 
53.062,35 


II — Em PERFIL 


1.º — Rampa máxima — 0,010 

2º — Extensão em nível — 38,37% 90.616,95 
3.º — Extensão em.rampas — 61,63% 145.544,44 
4.º — Extensão total do traçado 100,00% 236.161,39 


5.º — Diferença de nível entre os pontos extremos do traçado 76,750 m. 


HI — COMPRIMENTO VIRTUAL 
(Caleulado pela fórmula de Estevenson) 


0,0(A — A) + Hi 
Sentido do prejeto 1 L,=L—01I/+-——— > — 


RF 
k O,01(A — A',) + Ho 

Sertido oposto 2 L,=L—OL + —-——— ————— 

R T 
L = 236.161,39 (extensão real) 
L'1 = 62,3023 H1 = 552,8801 
L'2 = 56,6893 H2 = 629,2915 
A = 6.984º616 RT = 3Kgton. 
A'1 = 1.780º916 K = 0,02 X 0,54(bitola = 1,00) = 0,0108 
A2 = 1.09515 m = 0,1 

0,0108(6984,616 — 1780,916) 552,880 

1— L, = 236161,399 — 0,1 X 62303 + —-—-—————————— f——— = 


3 3 
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L, = 236161,39 — 6,23023 + 203,026 


432,95716 
ERP e O o judo 
236161,39 


0,0108(6984,616 — 1095,15) + 629,91 
-1— L, = 236161,39 — 0,1X56,68933 + ——— 


3 
L, = 236161,39. — 5,66893 + 230,965 = 46145746 
461457,46 ; 
Ky =D ——— = 1,953 
236161,39 
Ka = 1833-. — Kyw = 1,953 
(Sentido do projeto) (Sentido Oposto) 
De M. Claros p/M. Azul De M. Azul para M. Claros 
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Iniciado em meados de março, ainda sob as chuvas que caiam abundantemente na, 

zona, o serviço de terraplenagem avançou com rapidez, já se achando concluídos cêrca de 

100 quilômetros de leito de linha e atacados mais cento e vinte quilômetros com tôda inten- 

sidade, encontrando-se em serviço aproximadamente seis mil operários e duas mil carroças 
(gráfico fôlha n. 30). 

Até dezembro, foram escavados cerca de oitocentos e trinta e sete mil quinhentos e 
noventa e quatro metros cúbicos de material, dos quais sessenta por cento de excavação dificil 
e cara, como rocha branda e rocha dura, tendo o serviço de terraplenagem sido grandemente 
prejudicado, nos últimos meses, pelas chuvas torrenciais e contínuas caídas em tôda a zona. 
(gráfico folha n. 31). 

“Para atender ao fornecimento de víveres e materiais, assim como ao transporte de pessoal, 
contrôle e fiscalização dos trabalhos, foram construídos cêrca de trezentos e cinquenta quiló- 
metros de estradas de serviço para o tráfego de auto-caminhões, que se desenvolvem ao longo 
do traçado, entre Montes Claros — Monte Azul e que alcançam pedreiras e postos de areia, 

Nestas estradas de serviço construiram-se, de madeira de lei, quatro pontes de 20 a 
25m, vinte e cinco pontilhões entre cinco e oito metros e cingiúenta boeiros e mata-burros. 

Está em andamento a construção de tôdas as obras de arte necessárias ao desenvol- 
vimento do serviço de terraplenagem, já se 2chando concluídos oitenta boeiros e quatro pon- 


“tilhões. 


Estão sendo construídos cento e vinte boeiros, seis pontilhões e cinco pontes de mais 
de vinte metros de vão. 

Acha-se em pleno funcionamento a fabricação de tubos de diâmetros diversos. 

Os edifícios tiveram as suas construções atacadas e já se encontram prontos quatro 
grupos de casas de turmas, com dezesseis casas, as residências dos chefes de estação em Rio 
Verde, Sapé, além do edifício da estação localizada no Km. 25 (Rio Verde). 

No momento, estão sendo construídos seis grupos de casas de turmas, quatro estações 
e três casas de chefe de estação. 

Em virtude de falta dágua na zora atravessada, foram perfurados cinco poços de mais 
de cingiienta metros de profundidade para abastecimento de água ao pessoal, achando-se, 
ainda, atacada a perfuração de mais três poços. Além dos poços foram adaptados quatro 
caminhões com tanques para o transporte dágua, além de dezenas de carroças e carroções de 
serviço na distribuição diária de água pelos acampamentos de turmas de construção. 

Em dezembro, foi iniciado o assentamento das linhas telefônica e telegráfica, já se 
achando funcionando quatro postos telefônicos, nos Kms. 14, — 25, — 82 e 44, , 
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so Estão sendo explorados quatro postos de areia e três pedreiras que fornecem os mate- 
riais para as obras ao longo dos cento e oitenta quilômetros, cuja construção se acha em ple- 
no desenvolvimento. 
O assentamento de trilhos foi iniciado em meados do ano e, logo em seguida, parali- 
sado, devido a falta dêsse material, tendo sido reiniciado quando começaram a chegar outras 
remessas de trilhos, isto já em novembro. 

Esse serviço foi grandemente prejudicado nos últimos três meses do ano, em virtude 
do material recebido já se achar bastante usado e porque as chuvas, que caiam abundante- 
mente durante êsse período, impossibilitaram o ataque intenso dos trabalhos em causa, que 
apenas alcançou o Km. 12. K 


RELAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAL CONSTANTE NA FÔLHA DE 
| PAGAMENTO DURANTE O ANO DE 1942 


VRDEITO -. iss O TA SA 190 
PEVOLCIrO. Dag cio «ei 442 
Março. . sui esdis AR ap 1.127 
40,7 PR SUR e Í e m 1.392 
IMLÃOS o ego Do A A 2.350 
JABOR a 2.928 
Eq 1 no MARE O DRA DS 3 sa 3.966 
P(A iS To RD DRI RAS E 4.900 
SELERIDIO 2) 0 A a 5.207 
Ouro 2.º. E RR RR 5.820 
Noxéniiro. 2.205), AM 5.740 
Degebihio ss qeu duto ao 5 e or A 5.707 


é Mas 


Em total siguraram 39.769 nomes nas fôlhas de pagamentos dos meses de janeiro a | 


dezembro de 1942. 


SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA. 


Esta Secção criada simultâneamente com os estudos, teve desde logo de desempenhar 
importante papel, assegurando a possibilidade de se atravessar os sertões com a exploração, 
locação e construção do traçado. : 

Dêsde dezembro de 1941, época das águas, começou a faina dos médicos e enfermeiros 
no combate sistemático à malária que, com a condensação de pessoal pelos diversos acam- 
pamentos, formou a primeira barreira séria à ser vencida. Todos os recursos e o máximo de 
assistência médica foram tentados e empregados para salvaguardar as vidas dos que se empre- 
gavam nos serviços de campo e foi assim que, não obstante a massa de 15.000 pessoas espa- 
lhadas ao longo dos primeiros 150 Km, não houve casos fatais à constatar. 

Hoje o Serviço Médico está organizado e difundido desde Montes Claros até Monte 
Azul onde não só a malária é cuidada mais também tôdas as outras enfermidades, principal- 
mente as de caráter infecto-contagioso. 

Foram criados postos médicos em Montes Claros, Rio Verde, Sapê, Gameleira e Monte 
Azul e postos de enfermagens em todos os acampamentos e residências de construção. 


Os gráficos juntos dão uma idéia aproximada das atividades do Serviço Médico e bem 


assim de sua eficiência. 
É interessante notar a estatística da malária, que, tendo atingido a um máximo em 
abril p. p., corresponde à uma diminuição da produção nos trabalhos da Comissão naquele 
mesmo mês. 
A escassez de água potável e a natureza da alimentação pobre em vitaminas pela au- 
sência do leite, frutas e legumes na região, são outros fatores que vem justificar a existência de 


+ 


hi sia Es 


36 ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


uma constante nos gráficos de tôdas as enfermidades e cuja redução ou eliminação já não está 
mais ao alcance das possibilidades do Serviço Médico. 


DOENÇAS OBSERVADAS DURANTE O ANO DE 1942 


3.533 casos de Impaludismo e Revidivas 


701 » » Doenças Venéreas 
18 » » Infecções Gravídicas 
33 » » Doenças Erupitivas 
26 » » Parto 
18 » » Abórto 
179 .» » Reumatismo 
11» » Erisipela 
98 » » Lues 
74 » » Verminose 
36 » » Avitaminose 
185 » |» Anemia Palúdica 
10 » |» Hemorroide 
10 » » Hérnia 
12 » » Processos Renais 
186 » |» Processos Epidérmicos 
TA. “9 » Cárdio Vasculares 
1.887 2 4 » do Aparelho Respiratório 
0 .5..3A » Hepático Vesicular 
GO ms 5 » Gástrico Intestinas 
I8 » » » do Aparelho Gênito-Urinário Feminino 
a A » do Aparelho Oto-Nazo-Amigdalino 
1 » » Cegueira 
1 » » Gangrena ' 
1 » -» Esquizofrenia 


ATIVIDADES DO SERVIÇO MÉDICO DE 1942 





So PÇS RD pars REAR rs oO 7.321 
RNDAgAE a asso nto ds ci DD 58 A 23.139 
EUESNDE: ss at se TR DS ss DR ci 15.502 
BANIDO Ls É ss cane ED SR quis, Soa - 68 
send Cipueghd sas nda rss prio. ER 189 
Medloaçõs DIVARUÊR ge Sec So is DA ia UR 9.324 
Misines de Dabatubitio, . +... 4 a.c7. 0... do 543 
Tntenações. x. sn e crop to sos é 479 
Vacinações Anti-tífica e variólicas................, rc. 3.627 
Fasinátdia coMinioias. . ssesusctrs. cs cs q a dra 2 
Postos. Médicos Elementares... .shscisçe rsrs nda 21 
Postos Médicos Completos. ..........cisises toca 21 
Hospitais de: Emiergêndia, ..5...— =. cao to capta 2 
- DESPESAS 
Cr$. 
Hospitalages, (css SS LAS à a 1 43.936,20 
Medicamentos, ss... 2: cu PEIN RS cio Mg Se 191.160,30 
Paggo, ss. tus sucos op pd De rs RD 165.911,90 
FORAL; Só sacas pro ciais E nado RR 401.008,40 





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO — LINHA MONTES CLAROS — MONTE AZUL 








| 
o) 
> 
q 
É STE EE 
4 q 4 
só 
o ER Re 
2 dd O eae 
a dl ES mem rem 
Q q 
S EE 
QIRRE RAS 
0oou A - 
Ni E mia des melao resta | 
1U1 E 


SERVIÇO MÉDICO 


— 


e a | 
— po 
o (a PR 
a no 

o dio Bi 








COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 











LLINHA PRA e CILARGS EM GL INE e LDA NES: 


a ss 








37 


ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


38 





























«39 "AO lno Las 'DoDW “10º “NOLL "VN asv caVvu “AI NO 
MON o QON MO] WON Wap ve quiri cc TI 
AL — | 1. 
2 CU Ga ELES VIA pede EE re DES E 
ITA. 
Eli TO ETR OB TER ARE TABS vás STO 
er GE” “LES DEZ AE Sen Edo suar ora 
Há. 208% CS Er ME PeR.. JESSE: ESA EA CSPE! 
E ERAS Ss SIP and E SAT a DI RITTER: 
oz“ Dz4 
bd MPR SS MA DT Toy DA TENDO EDS USE 
2 E REM E AD DIOR E Siro ROMA, 
ME VIDA CRER DRM a AE e E ÃO EEE ENE AESA E MRE 
Re OM eia 
RA IRC saodvnaa =! mms 
sy a a orsplvaogvm 30 SIMVvx3 EZRA — vanab 3a e 

Ec E SVSY3AC saoSvoICIm mm E 
RE | | 

rd di ory 
— PE E RS 

1 ozo 
= ODITIN OdIAIIS | 

0o0+ 


CREU -slnon-souvao sa now NINA 
ovônulsnoo JIJ] OVSSINOD 









Lã. 
QUA 





COMISSÃO DE CONSTRUÇ: ÃO — * LINH TA MONTES CLAROS. = MONTE AZUL 

















ELI INJEÇÕES 


EEE CONSULTAS 
E== CcurAaTIvOSsS 


SERVIÇO MÉDICO 


E 
o, 
mM 
«q 
ul 
- 
Z 
O 
E 
t 
(79) 
S 
[844 
< 
e 
o. 
o 
= 
= 
Z 
1S) 
E 
< 
Ee 
A 
= 


COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 





ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 





40 


E O O e 
—]—.mc«.— a qu Ep 
“ a cm — mm - 


NAP  TVN JOV O SUN + NVP 


| E O E E E 


IM 


SVOIBANUIO  cABILNI cvnandaa E 
SOCVINITIDV ES 


ivenabam 


vo 


ODMITII OdiAdaS 


3 |Lnow - cosvio CIlNon VHNIT 
oxônulenoo.. 3€ OYSSINOO 





nei A 




























Ea Ee SA o 4% FER 
o TR a 
f t Pa 
Se E 
, É q 'z 
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO — LINHA MONTES CLAROS — MONTE AZUL EA a 
LMOXARIFADO Rg Ê 
. > A Ne 
7 Esta dependência controla, tanto em recebimento como em distribuida todo o mate a 
al, combustíveis e lubrificantes empregados nos trabalhos da Comissão. io AAA o Ea 
Ré = º 
É interessante a demonstração feita nos gráficos, anexos, do movimento de combus- EO e 


e lubrificantes com os transportes efetuados, principalmente se atentarmos para os má- 


a 





os e mínimos apresentados. — De julho a outubro, época em que esta Comissão se. re- Do EM 
a violentamente da falta de gazolina, as despesas de transportes subiram considerável. E y 
culminando em outubro. — Como sucesâneo da gasolina foi empregado o álcool puro . pê 
eço é paradoxalm ente maior que o da gasolina e seu rendimento não atinge de Un tÉNCO, Tp) RA 
mo conseqiiência temos no gráfico de combustíveis um consumo maior de transportes 
à necessidade que houve de se contratar carretas e tropas de animais. — Conseguiu-se | 48 
n êste sacrifício econômico equilibrar os transportes, principalmente de gêneros, afim de ) e: 
ue os operários e suas respectivas famílias, num total de 15 000 almas, não sofressem as con- PE 
qiiências do racionamento de combustível, o que recessàriamente se refletiria nos trabalhos 3 k 
s da Construção. Ea 
Íiste esfôrgo é facilmente apreciável quando se consultar num relance o rica cede | 
trativo das toneladas de gêneros totais em tôda a Comissão (gráfico fôlha n. 51). AR > 
“Já durante os mêses de novembro e desembro foi praticamente impossível manter a 
édia dos transportes de gêneros, em virtude das chuvas que ocasionaram cheias em todos á ' 

rios, que cortam o traçado, bastante maicres que a máxima observada em 1919, conforme 1 via 
emonstram os gráficos (folhas ns. 32, 33 e 34). Mad ii 58 AM à 
“Nesse período de rovembro a dezembro, os temporais cortínuos e as enxurradas. desse sas E 
m valentemente a conservação das estradas e destruíram várias pontes provisórias | de. 5 “R 
a. Ássim mesmo,o lombo do animal e a conserva permanente e extraordinária dos. 7 SA 
hos de serviço, resolveram em parte o problema do abastecimento até Monte Apul, 4a Fe 
ra aumentando considerávelmente o percurso e a despesa, E R ks sp 
J i e 
| E E A . ig a 
MOVIMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS DRE ds 
Sá DE MATERIAIS EM 1942 2 DE ae 
3 AA 
N ei 
j ENTRADAS SAÍDAS | y 
Ro aa 16.624,80 UA 
RR esmero. 10.305,20 19.697,60 
RR Março... RR ss 88.345,50 36.081,70 0 
, RR ss 313.044,70 28.289,90 
| Co E 674.242,50 282;618,80/4 “o a8 
RREO Rr, 550.721,80 631.979,90 
O A ERR 822.103,20 740.270,50 ul 

921.734,50 469.024,50 

o SAS, MEP qo RR €33.826,70 - 450.239,50 

O ND 2.132.636,50 2.233.401,20 
BE si us 2.077.957,50 - 305.895,80 

14 6 OR E 3.251.359,00 1.699.412,20 
GI ARRDRRE ePs or So ri pcs e 11.676.277,10 é Uia Ea A 
O de 
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DESPESA EM VEÍCULOS DA COMISSÃO 
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DESPESA EM, 

















É. do "| VEÍCULOS DE TOTAL 
PARTICU- GERAL 
MESES PESSOAL MATERIAL TOTAL | LARES 
— + E DE 2 VT SL DE A so 
Janeiro........ LR 007 +00 57,20 1.064,20 1.064,20 
Hevereiro...... 2.231,00 53,40 2.284,40 | 2.284,40 
41 e o 5.396,00 1.035,20 6.431,30 6.431,30 
116 ERES 33.690,60 | 10.940,70 44.631,30 44.631,30 
Maio 58.720,50 9.909,30 | 68.629,80 36.330,70 104.960,50 
Ia DO: . 24... 57.037,70 | 21.038,90 78.076,60 78. 076,60 
hi. so... 29.947,00 | 41.481,50 | 71.378,50 71.378,50 
ROSTO... 62.054,00 | 43.579,90 105.633,90 105.633,90 
Setembro......| 116.466,00 | 25.952,90 142.418,90 142.418,90 
Outubro....... 95.633,00 | 251.535,10 | 347.168,10 62.779,00 409.947,10 
* Novembro.....| 101.637,20 | 26.465,80 | 128.103,00 128.103,00 . 
Dezembro......| 143.157,50 | 17.788,40 160.945,90 19.444,00 180.389,90 
Lotal. . o: ve 706.977,50 | 449.788,40 | 1.156.765,90 | 118.553,70 |. 1.275.319,60 





ESCRITÓRIO CENTRAL 


Conforme demonstra o organograma da Comissão de Construção, o Escritório Central 
“compreende todo o serviço burocrático como expediente, contabilidade, fôlhas de pagamento 
etc. .., além do contróle no serviço de rádiocomunicações. 

Cabe-lhe então a tarefa de compilar os dados constantes das relações anexas, demons- 
trativas do movimento geral das atividades da Comissão, durante o ano de 1942. 
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RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS 
DO ESCRITORIO CENTRAL EM 1942 


EXPEDIENTE 


Processos fichados (processos de outros departamentos da Estrada) 297 
Fichas organizadas para movimento de processos..........c..... 458 
ipioriespedidos: a diversos... .... cc... cg vero o O 55 
RR eapedidos à Diretoria:........ccc nas so RR 90 
Nleinorandos expedidos à Diretoria. :..=....csuo gre aR 270 
Memorandos expedidos a diversos departamentos d/Estrd...... a 420 
Memorandos expedidos pela 1.º Secção de Construção............ 660 - 
Memorandos recebidos de diversos departamentos d/Estrd........ 345 
Miermorsndos recebidos da Diretoria....... ah AJ, o 24 
Telegramas recebidos da Diretoria.......... cipa pccaus cmo. 68 
Telegramas recebidos de diversos...........o. o... con ers Maça 924 
ulepramas espedidos-a diversos:...... 0. ouros on AD 1.600 
Guias de remessa de expediente expedidas............ccccciccoo 610 
Guias de remessa de expediente recebidas. ........ccicciiiiio. - 250 
DER Ada CDIRDTAS (is, ... 00. oii RR 50 
Requisição de despachos gratis........ RR E Rn oo 350 
Dou ao dito Dio 05 PP RDIRRRDE 7 ER SR Ser A E 800 
pl Metemológicos....,...» ca E o RR 224 
Rnris pedidas a diversos. ..b. 2.008 o de RD A o NR 49 
Nora. — Foram ainda organizados 19 Balancetes referentes a adiantamentos feitos para 


prontos pagamentos, na importância total de Cr$ 4.300.000,00 (quatro milhões, 
trezentos e oitenta mil cruzeiros), com um total de 1914 documentos pertinentes 
aos pagamentos efetuados à conta dêsses adiantamentos. 

Foram organizados todos os relatórios mensais. 


PEssoaL 

Livros de fregiência (com o total de 4.800 a A rapa 48 
Propostas de: admissão de. operáiios........=. 22 dons 5.700 
Fôlhas de pagamento confecionadas............ MR CRRRR E 1.037 
Destas 1.037 fls. constaram, 40.088 nomes........ 40. 220 

Documentos de pagamentos extraídos. .......u.cusu cc onccc cenas 169.900 
Fichas organizadas para movimento dêsses documentos. ......... 15.000 
Importância total dêsses documentos... +... nabo SE Cr$ 4.926.517,80 


Rávio — (Serviço instalado em junho) 





Mensagens expedidas... . ema vo que e jo 0% ng O SO PA Lia 
Wiensagens recebidas..... >. -.j a cmacisso cm boda mA DO RR 1501 
CONTABILIDADE 
Futuras registadas é escrituradas. .... 250.0 0 205 Ro o 540 
Papeletas e serviço expedidas e catalogadas...........:... 0... 139 
Fôlhas V. 11 abertas e movimentadas... = RD 883 
Livros de Re diversos escriturados?..... 4 ;/.me = Ra ul 
Faturas do X. M. Construção escrituradas e desdobradas........ 408 
Balancetes e desdobramentos organizados (fólhas) + Fe. 72 
Notas de crédito e débito, superveniência e insubsistência. ....... 23 
Guias de recolhimento extraídas RENNES O re cs 92 


Notas de fornecimento de materiaiso. . MAS ca A 377 


48 ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO. BRASIL 


ALMOXARIFADO 
Faturas recebidas. »....s; o SD por UA a RS IR O 674 
Fatuúras éxpedidas..,; 2. srs DATA SE Aa O o NE 477 
Desdobramenteos récobidas.:;.7%%. Ta cs cpa DS AT ba AR 8 
Desdobramentos expedidos, &..m..cigem Rs sentava aro 141 
Telegramas recebidos. ...........,...».. E a e DR Rd 65 
Telegramas etpedidós, Saca po rd ade eat SD a o Vê! 
Memórandos tecebidos 2... 25% en or cui Re dom fria o os 74 
Mémorandos expatidob:....; AE DSi ta E MS 177 
Documentos referentes à Divisão de Combustíveis... 1 
Balanovits Hp A ASS A SD cedo ds Sa a SI 14 
Guias de recolhimento-recebidas.............ccsis serra 24 
Guias de recolhimento expedidas.........ccccccisisttisiiiiis 0 
Notas “de Cattada rebebidas, * ldem srs a ima an ER 71 
Notas de entrada okpedidas,.. Sa, scrrrrs crio geo Pas ea 50 
eita. qo BB SA o ts HRS do A ros A RR A 18 
CHE DADE ss SS a ei A RR e MR 14 
(Julina, dá “comida Hocnbidan:;. so. tl. 2 des do rr de 103 
Clin a” Fogneasa aipedidas, 2. sis sa RS e rr a Vi A 203 


Nora. — Foram abertas 3.500 fichas GI-1 (entrada de material) e 3.800 fichas G. F. 2 
(etiqueta de materiais). Foram feitos dois (2) balancetes de prestação de contas 
relativos aos adiantamentos de Cr. 200.000,00 e Cr$ 200.000,00, empenhos 
ns. 2.031 de 17/6 e 4/11/42 respectivamente. Foram extraidos 72 pedidos de 
materiais. Foram desdobrados e escriturados os adiantamentos de Cr$ 300.000,00 
— Cr$. 500.000,00 — Cr. 600.000,00 — Cr$. 200.000,00 — Cr$ 300 009,00 e 4 
de Cr$ 490.000,00. dos Srs. Chefes da 1.4 Seção de Construção e Comissão de 
Construção. < 


PAGAMENTO DA PERCENTAGEM DE 12% AOS ADMINISTRADURES 
INTERESSADOS 





IMPORTÂNCIA DOS 





| 
| SERVIÇOS ATÉ 31 DE 12% 
DEZEMBRO DE 1942 Cr$ 
Cr$ 
Di. Orlando Ferreira Pinto............ 1.234.262,70 148.111,50 
João de Rezende Costa................ 1.589.104,00 190. 692,50 
Dr. Armando de Menezes.............. 959.257,20 115.110,80 
Dr. Atfonso Barbosa Melo............. 1.147.541,80 137.704,90 
Cârdido Leite da Silva................ 798.208,80 95.785,00 
Dr. Pedro de A. Magalhães Filho...... 467.494,50 56.099,10 
Dr. Joaquim J. da Costa Junior....... 552.161,70 66.259,50 
Dr. Pedro Laborne Tavares.. : 23 319.918,40 38.390,10 
Dr. Augusto Pires de Albuquerque. . RE 154.709,30 18.565,10 
Dr. Antorio Versiani dos Aanjos....... 4.324,00 518,90 


7.226.982,40 867.237,40 





PE PD” E O O RE 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS IMPORTÂNCIAS DISPENDIDAS MENSAL.- 
; MENTE COM O PAGAMENTO DE 12% AOS ADMINISTRADORES 
INTERESSADOS 
ii pi ia pri d O SE E 








IMPORTÂNCIA DOS 12%, 
MESES SERVIÇOS Cr$ 
| C1$ 
K | 

dameiro — Não houve. eis. dA —- Ea 

Fevereiro — Não houve.............. — =. 

LERco=Não DOME R o. sos do ab — — 

Ami Não DOUves sus oii FT a 

o ="IRGO RODES Sr. nes ass RAE a Sar 
Mt io Topa RNA E Sueli eso DR RREO “953.487,10 114.418,30 
Apoia DR A CARE RA É É 718.342,80 86.200,70 
aca jr a 1 SRP NE E 1.005.454,70 120.654,50 
pofeidoiando no PGR DE  7 PRR  A 1.179.533,30 141.544,00 
RO fora RD RA A Sp RR 1.244.615,50 149.354,10 
de coca ( in! 6260 po RP La E SA PRE DA 1.119.828,40 134.379,40 
dB ar on ade BRR RAR CP 1.005.720,60 120.686,40 
7.226.982,40 367.237,40 








- PAGAMENTOS DE VALES FEITO AO SERVIÇO DE SUBSISTÊNCIA 











MESES IMPORTÂNCIA TOTAL 

AEGELGLRO E. Ra ne cre ral Pra 4.290,70 
DUETO TO O ve A O, RP RT 13.285,00 17.575,70 
En SAO aaa sd q Pei 52.406,70 69.982,40 
de JOUR 2 ma A o ER UR 84.784,80 154.767,20 
JU nto eso RAD RARE ED PER PR A 137.852,30 292.619,50 
VAO tolo (os, éMgunrdanas Ma TA E DS RED SA A 178.789,80 471.409,30 
Vicio DN MARE 275.983,80 747.393,10 
Rio E DO aos 375.321,60 1.122.714,70 
STE DIO 4006 A Aa Re raio Iepalõos 444.191,20 1.565.905,90 
TT CURO) MORRER APRE e TREE IE 539.846,40 2.106.752,30 
INEECCRRDDO SS o SGA orbegeo = AE 6 É 441.610,10 2.548.362,40 
DEZ CIDLO! o SP raeoa e cio ee apare o 439.605,50 2.987.967,90 

Faz Sm ) — >> ]]]]]]]————— 

E é 
o 


ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


800.000,00 


o 

See 
No a q 
SU 
o 
E 
e: 
cada OR À 


|!- 800.000,00 
[|1-400.000,00 
| t- 200.000,00 
|1:900-000,00 


|1:800.00 0,00 


a BA O E 08 SE a DL TR e 


IRA EAR REA O AC ARk PE 


COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 


DESPEZA MENSAL MATERIAL 


o) 
E 
«q 
u 
| 
z 
o 
L 
] 
D 
o 
Du 
«q 
d 
E) 
o 
uu 
t- 
Zz 
o 
E 
« 
I 
Z 
el 








COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO — LINHA MONTES CLAROS - MONTE AZUL 


00 


4.200.000, 


| 
<q 
2 
uu 
A 
| 
= 
q 
Ú 
= 
ul 
= 
A 
[) 
wu 
Q 


COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO | 
LINHA MONTES CLAROS- MONTE AZUL 





st 


COMISS4O DE CONSTRUGAO: 


e 


LINHA MONTES CLAROS - MONTE AZUL. 





ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 





a o 


4000000.00 
| 4000000,00 


PREPREFEEFERREE PEER PETEPPE PRE REERRE gsdsinstasai Minijiiijik 
DSssSssarES 


EEE pEsssscacdêsuscaiarso DB 


Ra: or 
ORAR 


Run À tar. 
ERESER 


iii em or 


194 2 


DESPESA MENSAL TOTAL 





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO — LINHA MONTES CLAROS — MONTE AZUL 53 


SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO ANO DE 1942 


—""""——oee—eoe—e—eeeee h 


























MESES | * PESSOAL | MATERIAL ENCARGOS | TOTAL 
Cr& Ci& Crê Cr$ . 

NESTES e o 11.453,20 — — 11.453,20 
RU esa e RS “9.901,00 — = 9.901,00 
Julho 4 e — — — —— 
URB TO. 1 ads dA 8.814,30 en — 8.814,30 
Setembro... 0. cogu sdo “4.690,00 20.460,70 — 22.050,70 
CRRMILTO sao ne e | 16.030,80 — 38.302,80 54.333,60 
Novembro......z... 16.504,60 De — 16.504,60 
Dezembro........... 15.101,80 3.933,90 26.262,00 45.297,70 

Potals 2 e RE 79.395,70 24.394,60 64.564,80 168.355,10 
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DESPESA REALIZADA EM 1942 


“MESES | 


PESSOAL | 





MATERIAL | 


ENCARGOS | TOTAL 














| 
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
AEIOS Us St SR | 75.800,50 14.805,50 o 90.606,00 
Fevereiro... ::.u.... 106.037,60 19.667,20 = 125.704,80 
DR aa | 286.034,20 35.913,40 a 271.947,60 
ADE: ds EM es | 351.161,60 28.168,30 — 385.329,90 
NEI! o seita oi DO 640.436,20 141.444,60 151.519,80 933.400,60 
ia ro a 789.578,90 501.068,40 82.000,00 1.422.646,90 
Julho poa To e DR EL DO, 388.508,40 392.000,00 1.823.627,50 
ANG DO pele cogu Udo | 1.460.798,00 464.014,90 2.000,00 1.026.812,90 
Setembro...........| 1.641.065,20 446.874,00 300.905,50 2.388.844,70 
Outubro... soco | 1.975.734,20 | 1.964.745,20 267.007,70 | 4.207.487,10 
Novembro... -.g. 1.832.478,70 294.025,00 2.000,00 2.128.503,70 
Dezembro...........! 1.958.289,30 1.596.040,10 880.125,10 4.434.454,50 
Totalste = | 12. 156.533,10 5.945.275,00 2.037.558,10 | 20.139.366,20 


===" =D 1>D>D— ===>>> DDD J-——=—— = 
4.926.476,30 
878.491,40 





Material em estoque. ........ uu. 
» Estoque suplementar.......,.cbara-. 


5.805.967,70 
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SUBSISTÉNCIA REEMBOLSÁVEL 


Este serviço de cooperativa, difundido em todos os setores da Estrada de Ferro Cen- | 
tral do Brasil, teve um movimento de vendas que bem demonstra a quantidade de homens 
nos trabalhos de Construção. As vendas realizadas, não só no Armazém 10, como em todos 
os postos regionais ao longo de todo o traçado, falam bem alto dos serviços prestados aos 
operários de terraplenagem, assim como também da eficiência dos transportes desta Comis- 
são que permitiu a distribuição de 1.485.791,300 toneladas de gêneros durante o ano de 1942, 
desde Montes Claros até Monte Azul. Os gráficos que acompanham os mapas demonstra- 
tivos exprimem com fidelidade o movimento de vendas efetuadas. 


VENDAS REALIZADAS PELO ARMAZÉM DE SUBSISTÊNCIA INCLUSIVE OS 
POSTOS REGIONAIS DURANTE O ANO DE 1942 


Cr$ 

DUDA OS a ass udp 15.627,20 
cido sp E E PR RE 28.261,50 
O a ARE UIP RS AD 59.477,60 
Do. fodas RÃ A DR 103.320,30 
Do PER AGR pe q O 145.664,20 
RS E os as n S 196.394,10 
DO. onte do sai ac EA 282.833,00 
Ca RSRS PR 382.333,40 
Setembro........ dc 402.822,30 
COMBA: DC, .s is cgais ra 438.853,40 
DR o. 1. . asus caso 454.651,50 
DRNMDEO . =. Dos cs 474.580,95 

DORGA, Sara» 3.134.889,95 


PÊSO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO ARMAZÉM 10 
E REMETIDAS AOS POSTOS EM 1942 


O É é e A NS OR (Ainda não existia Pósto) 
ROTAS: : =. s PS ease TE» 4 3.078,600 gramas 
1 ABRA O APRE at O 35.087,500 > 
ANE. MR O, a E 36. 298,200 > 
MbIO. .. ss TA A SA] 67.991,100 > 
TENDO, ss sys 97.039,900 > 
DD Ss 5 o ape Do SRA 127.018 quilos 
MR A. nt Ane aa rss 213.649 » 
eis PPS PRA UA e 288.581 > 
Cairo 2. o. DA IADE 228.475 > 
NoONGBDrO. - coco go seas ae 124.916 > 
DUE So os «Er 147.975 > 
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SERVIÇO DE SUBSISTENCIA REEMBOLSAVEL 
VENDA TOTAL MENSAL 
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Secção Especial, cuja chefia foi também entregue a um engenheiro. f 
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PÊSOS DE MERCADORIAS EE Pevo Anazém o 10. O 
DURANTE O ANO DE 1942 2 RR 


, RENA é Ao ê Md N 
TBMEIFO.. ms io à 841 “quilos k E E a Ng 
Fevereiro. .......... 4.410 a Sa Ao te a 
MiN06<:=0. re] 12.071 - o TR] o ra RS 

AN Anão Sesc R dh 7.675 » A E A 
Maio... era A 2.607. =. 5 E 
Fudiadio ser DO 12.103 » 4 l RREO e 
Julho....... RT, sho 4.007 ágio ga 
Agdsto. . nrtato o, 13.051 » LES 
Setembro........ o 3.584 : Pray 
CUM: 6a cp podres 11.297 > 1) 
Novembro.......... 0:455. * cida Eri é 
Dezembro...... da 12.513 6a 


SERVIÇOS GERAIS 
Criada esta dependência em dezembro p. findo, sômente a partir de janeiro de 1943 ” 
terá vida e organização própria, pois durante o ano de 1942 os serviços de transportes, ofi- 
cinas, garages, iluminação, rádio-comunicação, ete., estavam diluídos por outras dependências. | 
A Secção de Construção controlava os transportes e a distribuição de lubrificantes, efa en 
combustíveis, etc., até que o desenvolvimento dos trabalhos determinou a criação Sp uma 
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INTRODUÇÃO 


e As atividades da 3º Divisão, durante o ano de 1942, se fizeram normalmente em fases 
de trabalho, que se caracterizam de um lado na reorganização da quasi totalidade dos servi- 
ços que lhe estão afetos, tendo por base o contrôle absoluto da produção e o custo, e de outro, 
uma série de obras novas que fatalmente marearão época na vida da Estrada. 

2. Em bôa hora tivestes noção perfeita do problema da Via-Permanente, demonstrado ' 
no plano que traçastes de sua completa modernização. As obras que estamos executando 
na Divisão, relacionadas com a remodelação do traçado, constituem um problema sentido 
há vários anos, mas que, por motivos ignorados se achava relegado a plano secundário. 

3. O vulto das obras que estamos realizando nos permitirá prognosticar um futuro bri- 
lhante para a Central. O suto industrial do país fatalmente se reflete na Estrada, que terá 
novos encargos a satisfazer, exigindo, consequentemente, sua modernização completa. 

4. Agora mesmo, a implantação da Usina Siderúrgica Nacional, no vale do Paraíba, obri- 
gou a Estrada a lançar uma nova linha através da Serra da Mantiqueira, para atender às 
futuras solicitações daquele parque industrial. 

5. Hoje estamos com todos os problemas enunciados por aquela: Companhia em plena 
fase de execução e, em dias bem próximos, serão realizados, como nossa contribuição à eman- 
cipação nacioral na indústria do ferro. 

] As nessas linhas estão revolvidas desde D. Pedro II até Lafaiete e Norte no Ramal 
de São Pavlo; as atividades se desdobram desde o serviço de terraplenagem até a implanta- 
ção da superestrutura da linha para satisfazer às exigências da técnica ferroviária moderna. 
7. Embora a situação que atravessamos seja toda anormal, os nossos trabalhos prosse- 
guem regularmente, para o que vencemos os obstáculos próprios da situação, ainda que de- 
monstrando um pregresso menor do que poderia ser obtido. 

8. Estas dificuldades, que começam com a falta de mão de obra, aumentam na difícil 
aquisição de materiais diversos e são notáveis na falta de combustível, não só para os serviços 
da conservação ordinária, como principalmente, para os vultosos serviços de movimento de 
terra que cra estamos executando. 

Estas são as razões que impedem um resultado mais notável do que o realizado. 


* 
* * 


9. Peço vênia para ponderar que a função da 3.º Divisão, dentro da estrutura geral da 
Estrada, não está bem esclarecida, porquanto fogem do seu contrôle imediato certos setores 
de trabalho, que lhe dizem diretamente respeito, o que permite influências pessoais na maio- 
ria perturbadoras, que não permitem uma uniformidade de normas e muito menos de contrôle. 
SI Oia Daí, podermos concluir que ugem providências no sentido de fazer da 3º Divisão um 
órgão controlador geral de todos os serviços da Via-Permanente e Edifícios e outros atinentes 
a estes, orientando sua ação por diretivas de serviço rígidas, não querendo me referir à parte 
executiva. l 
Jo É bem verdade que na separação dos serviços de linha, na bitola estreita, já houve 
possibilidade de a 3.º Divisão ter a cooperação desejada ; entretanto, em outros não teve a 
interferência conviniente, sendo mesmo suas normas modificadas por interpretações ocasio- 
rais. s 
12. Outro assunto que ainda não me parece bem compreendido e que atenda ao objetivo 
- prático, é a questão dos materiais de consumo da Divisão, o que dificulta acentuadamer te 
"ação imediata e contrôle rigoroso. 
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13. Ê indispensáv el a volta aos nossos serviços da organização que introduzo almoxari- 


fado especializado da Divisão, o que a meu ver não implica de modo algum ra atual estru- 
tura do Serviço de Material, até pelo contrário, completa de uma maneira objetiva a finali- a 
dade de ambos, definindo 1esponsabilidades e delimitando as zonas de ação. p 





2º. 


3º. 
4º, 


5º. 


* * 
14. No tocante à crganização de uns e reorganização de outros serviços de conserva PRA E A 
nária da linha e edifícios, tivemos as iniciativas abaixe enumeradas: na 
1º. — Organização das ICVV — Residências de Constriição de obras darte e Edi- Ea 
fícios — Aditamento BD n. 21, fls. 136; Era Ê 
2º, — Reorganização das IVV — Residências de Linha — Limite das Residências, 
Distritos e Turmas — BD n. 128 fls. 1114; 
3º. — Reorgarização da IPV — Inspetoria de Pontes — BD n. 43 Fls. 279; 
4º. — Reorganização dos relatórios das Residências e regulamentação — ai n. 9, 
fls. 60 60; 
5º. — Organização do Estaleiro Geral e de Tstaleiros pas nas Residências, 
para trilhos, acessórios e sucata em geral; 
: 6º. — Organização da transformação da superestrutura da linha — BD a 47, 
fls. 306 ; a 
7º. — Reorga: ização e distribuição das tu mas de cadastro — BD a. 23, fls. 145; 
8º. — Reorganização e regulamentação dos quadros dos Escritórios da Adminis- 
tração da 3.º Divisão. — BD n. 168, fls. 1531; 
9º. — Reorganização dos quadros da Divisão de Minas. — BD D ns. 166, 167, 169e 
171 fls., 151€, 1532, 1539 e 1562, respectivamente - 
10º. — Organização e regulamentação das turmas especiais de substituição e regu- 
larização do espaçamento de dormentes. M/m n. 585—CV; 
11º. — Organização e instrução para turma de estudo da variante do Parateí, no 
Ramal de São Paulo — BD n. 5, fls. 29; 
12º. — Organização das duas grandes Comissões da Linha do Centro e Ramal de 
São Paulo — BD n. 3, fls. 14; 
13º. — Organização da Comissão de Adaptação do novo Gabarito e Obras Com- 


Obras Complementares — BD n. 260, fls. 2455. 
15. Na parte pertinente a regulamentações, instruções e ordens de serviço assim procedemos: 


1.º — Instrução sobre o contrôle e fiscalização dos materiais de superestrutura | 


+ 


plementares — BD n. 260, fls. 2455, 


nas turmas de conserva das Residências. M/m n. 344-CV; 


Atualização do gráfico dos diversos tipos de trilhos em cada Residência. 
M/m n. 352-CV; 


Instruções para contratrilhagem das pontes. M/m n. 356-CV; 


Organização de estaleiros de trilhos padrorizados, em cada turma de con- 
serva. M/m 1. 1|-—CYV, desenho n. 15 da A. T. V. de 9-2-42; 


Instruções sôbre remessa de dormentes às Residências, determinando o ponto 
de entrega de cada uma, afim de evitar os percursos inúteis de material ro- 
dante — BD n. 10 fls. 66; 








3.º DIVISÃO  - 65 
6º. — Instruções técnicas, sôbre drenagem da Via-Permanente, às Residências 
(Cópia) Mjm n. 133-CV; 


7º. — Instruções sôbre quadro de desvios em cada estação e adotando-se um qua- 
dro “Standard”. Mjm n. 197-CV; 


8º. — Instruções sôbre perfil de via dilatado” na Estrada. M/m n. 202-CV: 


9º. — Instruções sôbre o motivo que nos levou a adotar o cartaz com pertil tipo 
de via para instrução de feitores e trabalhadores de linha. M/m n. 741-CV; 


10º. — Instruções e respectivc desenho sôbre o emprêgo dos “Shims”, calços das 
juntas dos trilhos. Mjm np. 274-CV; 


11º. — Instruções para apuração da despesa improdutiva da Divisão. M/jm n 


r 


313-CV; 

12º. — Instruções para prestação de contas de adiantamentos feitos; 

13º. — Instruções para colocação de sinais e avisos nas passagens de nivel. Mim 
n. 358-CV; 


14º. — Instruções sôbre limpeza de pátios de estações asp de que fiquem desco- 
bertos os trilhos. M/m n. 504-CV; 


15º. — Instruções sobre o quadro mensal demonstrativo do estado das verbas ex- 
traordinárias em cada uma das dependências desta Divisão. Mm n. 523- 
CV; , 


16º. — Instruções provisórias para substituição de dormentes, que regem também 
as turmas especializadas nesse serviço M/m n. . 985-CV; : 


178, Instruções para o contrôle do emprêgo e recebimento de dormentes — BD 
pn. 119, fls. 1 012 : 


Moisção Instruções sôbre as reparações e reconstruções dos bens imóveis a cargo das 
qdo ss de Construção — BD n. 147 ils. 1319. 


16. De cada setor de trabalho desta Divisão, comentaremos sua ação no Capítulo « corres- 
pondente. 
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CAPÍTULO I 


ORGANIZAÇÃO DA 3.º DIVISÃO 


il; Entendemos que a ação da 3.º Divisão deveria se estender a todos os setores em que 
-a parte de operação estiver descentralizada, isto para efeito de contrôle geral e padronização 
de diretivas de trabalho. 


3) Achamos necessário que a execução deva ser descentralizada, porém não encontramos: 
vantagem alguma em fazer o mesmo relativamente ao contrôle, o que acontece atualmente. 
3. Atualmente a organização da Via-Permanente se enquadra em 16 Residências, 3 de. 


Corstrução e 1 Inspetoria de Pontes 
As Residências estão divididas em 68 distritos, com 499 turmas ordinárias da corserva. 


4. O crganograma constante de fls. 68 detalha a estrutura administrativa da Divisão. 


EXTENSÃO DAS LINHAS EM TRÁFEGO E DESVIOS 


a) Extensão da linha corrida: 


A extensão das linhas em tráfego em 31/12/42, era de 3465750,65 “metros, 
sendo que 99116 metros são de linha mista (1,60m e 1,00m) 


Esta quilometragem corrige as anteriores, não tendo havido aumento algum 
Para melhor discriminação pi extensão de linha corrida, os quadros ns 1 e 2 escla- 
recem 


b) Extensão das linhas e desvios: 


VELA ei PP RPE ENE 1525624,85 
RCE tro ASR apo! e oca 423507,33 
FROTA, ot SR O Sa e O 1949 132,18 m. 
Bitola. Bsirentic EN it ae go 1940125,80 
Desvios 8 cus a E e 174895,70 
TOTÁI o oca pla 2115021,50 m. 


ORAS PRATA O OR CAR QE E 4064153,68 m. 
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E Mi 
EXPEDIENTE GERAL DA DIVISÃO y 
3: A movimentação administrativa da Divisão se fez sentir através da expedição. do A 


ordens de serviço, pelos meios burocráticos comuns, resumidos no quadro abaixo: 


























ESCRITÓRIO DE | SERVIÇO ESCRITÓRIO À 

NATUREZA DO EXPEDIENTE GABINETE | COMUNICA 0Oms | PRSMOAL e fá ips TOTAL 
Ofícios expedidos............... 144 205 |. — — 349 
Memorandos expedidos.......... 1653 382 1657 313 4005 
Cartas expedidas........c...... 127 — — — 127 
Processos iniciados e movimen- 

- tados na Divisão.......... k — 8379 6129 1842 16350 
Telegramas expedidos........... 732 19 — 6 757 
Processos fichados na Divisão. ... — 3459 — — 3459 
Processos arquivados na Divisão.. —— 2848 — — 2848 
2. Abrimos inscrições para firmas construtoras que desejassem executar serviços na Es- | 


trada, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição. 

Assim, inscreveram-se 96 firmas e companhias, acarretando uma ariecadação de .. 
Cr$ 48.000, 00. 
8. Por éste processo mobilizamos pessoal habilitado para executar qualquer gênero de. 
serviço, além de resguardarmos a profissão do engenheiro, condição básica para obterção do 
registo de inscrição. 


4. Realizamos duas grandes concorrências para os serviços de construção das variantes 
e para o serviço especializado da abertura de túneis. x 
5. A concorrência forneceu preços unitários que serviram de base para a adjudicação de 


serviços de construção durante todo O ano de 1942, o que nos facilitou a tarefa. 
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CAPÍTULO II 


CONTRÔLE FINANCEIRO 


LIA O Contrôle Finarceiro foi criado por ato dessa Diretoria, publicado no B, D. n. 127, de 
3 de junho de 1942, a fim de ccordenar os diversos elementos que constituem os recursos 
recebidos e aplicados em cada setor de trabalho, remetendo-os à Divisão Financeira para os 
fins de execução contábil, além da sistematização na orientação, distribuição e fiscalização 
das verbas destinadas a ocorrer aos serviços que se executam nesta Divisão e que se capitulam 
entre as Inversões de capital. 

Pa De vulto era a missão imposta a êsse órgão, bastando para tanto avaliar os múltiplos 
“encargos atinentes ao desenvolvimento das novas realizações que se processam nesta Di- 
visão e que, em junho de 1942, já estavam atacadas e em franco desenvolvimento. 

o O período compreendido entre 11 de junho e fins de novembro marca o início das ati- 
vidades e implantação dos serviços que deveriam ser executados pelo Coatrôle Financeiro. 
Foi, é preciso que se diga, o período preliminar dessa organização. 

4. Assim é que, por haver esta Divisão modificado o método até então seguido na orga- 
nização dos Relatórios dos diversos setores de trabalho, visto como os até então seguidos 
constituírem, como sabeis, um amontoado de coisas hipotéticas e desarazoadas, seriando-se 
“num acumulado de inverdades — dado o sistema absoleto empregado — pôde o Cortrôle 
desta Divisão apresentar os primeiros frutos do trabalho iniciado, com a contabilização, in- 
cipiente, é verdade que se diga, dos principais fatos ligados às grandes'realizações que estão 
- afetas a esta Divisão. er 

5. | Nesse mesmo período (11 de junho — 30 de novembro) e contando com três elemer:tos, 
“ contribuíu, ainda, o Contrôle Financeiro, para a elaboração da proposta orçamentária para o 
exercício de 1943, que, graças à orientação dessa Diretoria, obedeceu a uma sistematização 
tôda particular e especial. É preciso que se diga, também, que esta Divisão não possuia em 
funcionamento organização capaz de atender, de pronto, às exigências determinadas por aquela 
proposta. Foi preciso coligir, separar, detalhar, calcular e orgaaizar elemertos com os quais 
se pudesse fazer face às responsabilidades intrínsecas de uma proposta orçamentária hor esta. 
6. A Contadoria da Centralização, através a Chefia da Divisão Financeira, vinha recla- 
mando elementos com os quais pudesse atacar o encerramento de seus balanços, a partir de 
fevereiro de 1942. Permita-me a franqueza de declarar-vos que, originariamente, esta Chefia 
estranhou a solicitação, isto porque aquela Contadoria, quando de sua criação, requisitou, 
para aíl servir, todo o pessoal lotado na antiga Contabilidade Industrial desta Divisão, sob 
q alegação de que dele tinha necessidade para executar tôca a contabilidade desta Repartição. 
e Em vista disso determinei que êsse serviço fôsse executado pelo Contrôle Financeiro 
desta Divisão, que, muito embora sem dispor de elemento humano capaz e material ade- 
quado, cumpriu, sem alarde, sem desfalecimentos e sem ferir suscetibilidades — a tarefa 
prometida. » Ê : ; 

8. Por assim dizer, peço licença a V. S. para, abrindo um hiato e da forma mais suscinta 
possível, citar entre muitas outras, as dificuldades vencidas para atirgir êsse objetivo: 


a) não dispondo o Contrôle Financeiro de funcionários suficientes e habilitados 
para instruir e organizar nas localidades — sedes dos diversos setores desta, Di- 
visão os serviços necessários (além de se afastar o perigo da demora na realização 
dêsse trabalho devido à deficiência da fiscalização possível) determinei o compa- 
recimento naquele Contrôle de um funcionário de cada setor, munido dos do- 
“umentos precisos para o levantamento dos recursos recebidos e aplicados se- 
gundo o “Metodo da Padronização das Contas nas Estradas de Ferro”, — cen- 
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tralizando-os nesta Capital, sob a imediata orientação e fiscalização do res- 
pectivo Chefe, onde seria mais fácil instruí-los e familiarizá-los com a implan- 
tação dêsses serviços; 

b) não é demais salientar que no levantamento e implantação dêsse serviço o nú- 
mero de relações que constituíram os recursos recebidos e aplicados nesta Divisão, 
atingiu a 487; 

c) depois de assim organizado e conferido, com os recursos disponíveis nesta Di- 
visão, foi todo êsse trabalho datilografado e remetido à C. €. F., em períodos 
intermiter tes, de forma que, em 18 de janeiro corrente, providenciávamos a 
remessa das últimas demonstrações dos recursos recebidos e aplicados, segundo 
o método citado, em cada um dos setores de trabalho e relativas ao mês de de- 
zembro p. findo. 


9. E é de nota-se que tudo isso — pouco é verdade — que se vem conseguindo, obe- 
- dece a uma programação tôda especial, que será alcançada, sem alarde, nos dias que correm. 
10. — Assim é que, vimos, em presente, tomando uma série de providências administrativo- 
burocráticas no sentido de apresentarmos dentro de espaço de tempo, certos e metodizados, 
todos os elementos que caracterizam os diversos serviços que se executam nesta Divisão. 
Finalizando, devo cientificá-lo de que os quadros ns.: À 
que a êste acompanham elucidam, dentro de sua própria singeleza, o que se pôde fazer nesse 
período de implantação. Verdade é que se diga, que se fôssemos, também criticá-los, muita 
coisa encontraríamos, porém, com os recursos havidos e utilizados em 1942, isso representa 
o que .nos foi possível realizar, sem vacilações ou desfalecimentos. 
[IR Analisando os quadros de pessoal n. 19 e do contrôle Financeiro n. 7, vemos que a 
despesa efetuada com o pessoal da Divisão, no orçamento ordinário, foi de Cr$ 13.899.936,80, 
enquanto a despesa pelo quadro numérico deveria ser de C1$ 16.750.200,00 o que repre- 
senta a percentagem de 83% sôbre a despesa orçada, economizando-se 17%. 
(EA A despesa por quilômetro na paute da 3º, Divisão, excluindo a bitola estreita das 
Divisões de Minas e Auxiliar, foi de cêrca de Cr$ 11.000.000,00 anuais. 
o Tomando-se por base a despesa de custeio total da Estrada de Cr$ 390.000.090,00, 
a nossa despesa representa aproximadamente 6%, o que é menos da metade da média ame- 
vicana (12,5), o que denota o baixo padrão de conservação de nossas linhas. 


PESSOAL 


t Ao assumirmos a Chefia da Divisão, encontrámos o etetivo de trabalhaaores muito 
desfalcado, além de ser insuficiente de uma forma geral a remuneração desta espécie de ser- 
vidores da Estrada. j 
p: Para sanar tal estado de coisas, estudámos detalhadamente o quadro de cada uma 
das Residências, sabido como é que, no regime industrial, a dotação numérica de cada setor 
de trabalho é a base para a produção econômica. | — 
8. A organização dos quadros das turmas de conservação ordinaria se processou na base 
da extensão do trecho de linha e do número de trens que circulam no mesmo. 
Assim, o coeficiente de trabalhadores adotado variou de dois homens por quilômetro 

até 0,6 homem. : 
4. Para os desvios, o coeficiente adotado foi de 0,6 homem por quilômetro. 
õ. Na distribuição dos distritos não houve determinação de uma extensão fixa, pois como 
sabemos diversos fatores impossibilitam a uniformidade. 

“ Por isso, fizemos variar a extensão dos distritos entre 35 e 65 quilômetros, de acôrdo 
com as condições locais, conseguindo 1eduzí-los de 80 para 68. 
6. Reorganizámos também o quadro numérico das Residências de Construção, Inspeto- 
ria de Pontes e Escritório Central da Divisão, com o objetivo de uma organização racional 
para um melhor e mais eficiente rendimento de trabalho. Woo vá 
A. Legalizámos a situação de 67 empregados que trabalhavam em serviços efetivos mas 
que eram pagos por verba de obras, sendo que 47 na Divisão e os demais em outros setores 


mas na sua própria função. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PESSOAL QUE 
ESTAGIOU NA VARIANTE DE POÁ 





Quadro n. 30 
TRABALHA- 

N. DE FEITOR FEITOR 

ORDEM DEPENDÊNCIA “vir “vir sein TOTAL 
1 1.» Residência da linha.............. 1 — | — 1 
2 2º Residência da linha. ............. 9 20 -— 29 
3 3º Residência da linha.............. 2 23 | — 25 
4 5.º Residência da linha. ............. 1 14 — 15 
5 6.º Residência da linha. ............. 3 20 ! 2 25 
6 7º Residência da linha. ............. — + , — 4 
7 12º Residência da linha.............. — 1 -— 1 
s 16.º Residência da linha.............. 9 8 3 -— 20 





QUADRO NUMÉRICO DO PESSOAL MENSALISTA EXCEDENTE 
COM AS RESPECTIVAS DESPESAS, MENSAL E ANUAL 











Quadro n. 31 
- CLASSE | VENCIMENTO device ido 
ounem | CARGO OU FUNÇÃO |. ou ou Doria e DO 
REFER. SALÁRIO Mensal Anual 
Cr$ | Cr$ 
| | 

1 io a O PR A XII 650,00 1 | 650,00 780,00 
2 TODO cs. ss sd IX 500,00 1 500,00 6.000,00 
3 Topógrafo auxiliar......... VI 350,00 1 350,00 4.200,00 
4 Auxiliar de escritório. ..... VII 400,00 1 400,00 4.800,00 
5 DA GRN - Poa. E ss XHI 700,00 1 700,00 8.400,00 
6 go Be o Apto QURPIDADIRT O, X 550,00 3 1.650,00 19.800,00 
7 REMO TE pve si IX 500,00 6 3.000,00 36.000,00 
8 qt ER AD VIII 450,00 1 450,00 5.400,00 
9 Auxiliar de artífice........ VI 350,00 | 12 4.200,00 50.400,00 
10 Auxiliar de artífice... ...... V 300,00 20 6.000,00 72.000,00 
E] ABRadis.., Ass fo custas Pes 250,00 5 1.250,00 15.000,00 
A RN VIH 400,00 2 800,00 9.600,00 
13 Trabalhador. .......... 0... V 300,00 5 1.500,00 18.000,00 
14 | Trabalhador........ | IV 250,00 8 | 200000] 24.000,00 





POIS PA | | 67 | RR 281.400,00 





Melhorámos os salários de 1615 trabalhadores para um efetivo de 2323, ou sejam 70% 
de melhorias. 
8. Por motivo de ordem disciplinar e ro interêsse do serviço foram punidos 62 empre- 
gados, num total de 397 dias, o que representa 1,5% sôbre o total de empregados. 
9. Temos procurado melhorar o índice de instrução técnica de nossos trabalhadores, não 
só por meio de cartazes elucidativos, como de circulares e instruções de serviço. 


10. —Tornámos obrigatório o estágio de feitores na turma de remodelação geral da superes- 


trutura da linha que vem atuando na 4º. I. V., isto com objetivo de destruir a noção enada 
que muitos dêles possuem sôbre as operações que executam, 
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Já fizemos passar por estágio em Mogí das Cruzes 115 feitores e 5 trabalhadores. 
11. Criamos na Divisão a função de Condutor de Serviço que constitue um degrau de 
hierarquia acima do Mestre de Lirha para fiscalizar a execução integral das turmas de trans-. 
ormação da superestrutura da linha. Esta medida se impunha, porque em geral os mestres 
de linhas com grau de instrução que possuem embora com grande cabedal prático não esta- 
* vam em condições de desempenhar a função criada, principalmente quarto à relocação da 
linha quer em perfil ou planta. 


12. Maiores detalhes com relação ao pessoal da Divisão encontram-se em quadros de ns. 
20 a 23 anexos. 


MATERIAL 


É: O suprimento das necessidades das Residências, no que se refere ao material, tem so- 
- frido as consegiiências da situação internacional por que ora passamos. 

Mesmo assim, procuramos atender às solicitações, considerando nossos estoques e as 
possibilidades da praça. 


A Para os acessórios de linha, tais como parafusos, grampos tirefonds, tivemos que 

lançar mão do material nacional que deixa ainda muito a desejar, mas que, em todo o caso, 

- nos atendeu satisfatóriamente. 

3. Atualmente o problema principal do material, sem nos 1eferirmos aos trilhos, é o for- 

necimento de talas, que ainda não podem ser fabricadas aquí, obrigando-nos a importá-las, 

o que se tem feito, porém em quantidade insuficiente. 

ua Pedimos vossa atenção para êste caso, já que a sistematização da conserva das juntas 
nos tem denunciado que granae parte do material em serviço está deformado, quando não 
inutilizado. 

5. Basta lembrar que, no trecho de Barra a Ipiranga, substituímos 800 pares de talas, 
“sendo que a maioria das retiradas da linha foram encontradas partidas. 

6. Ferramental — O ferramental para a Via-Permanente foi tratado com todo o carinho, 
porquanto a nossa deticiência no assunto era marcante. 

Ex: Padronizamos, embora valendo-nos das especificações da A. R. E. A., a maior parte 
do nosso ferramental, como primeiro passo para resguardarmos a nossa produção e o fator 

“humano, uma vez que ferramentas desproporcionadas, tanto em tamanho como em pêso, 
fatalmente 1eduzirão o coeficiente de produção. Peçe-vos permissão para dizer-vos que a 
questão das ferramentas para a Via-Permanente não pode ficar à mercê do mais barato e é 
bem sábia a expressão americana que ciz: “política dos salários elevados, como meio de se- 
leção, e das ferramentas caras, como fator de rendimento”. 


x 


8. A modificação do sistema de conserva por grandes efetivos, acarreta o emprêgo de 
máquinas em grande escala. Durante o exercício de 42, colocamos em funcionamento, na 
42, Residência, dois compressores da “Chicago Tool”, com todas as máquinas e ferramentas 
indispensáveis à conservação, tais como socas, furação de dormentes, apêrto de pregação, 
furação de trilhos, ete. mecanizandc, no que foi possível, as operações da turma que alí tra- 


balha. | 
Convém notar que a produção obtida nos indica que devemos generalizar a conservação 


“mecânica. j á 
9. Pusemos em prática, também, macacos para folga de juntas de trilho, bem como para 
o nivelamento da linha. é Se 

10. Em princípios de 1942, encomendamos nos Estados Unidos, duas entalhadeiras me- 


cânicas, que chegaram em dezembro e as experiências levadas a efeito nos animaram grande- 


mente. ; RR ss 
Estas enxós mecânicas encontram-se atualmente nas 1º. e 4º, Residências. 
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11. O ferramental da turma de transformação da 1º, Residência está mecanizado na pro- 
porção de 50% do seu efetivo. 4 


* 
* * 


“12. Junto quadros de consumo de material, durante o exercício passado, declarando-vos 


que ainda não é perfeito, já que se trata de um contrôle iniciado no exercício referido. 


MATERIAL DE SUPERESTRUTURA 


Z: a) Trilhos — Conforme é do vosso conhecimento a situação de trilhos nas nossas 
linhas é bem precária, pois levamos muitos anos sem comprar êste material para que fôsse 
possível uma renovação sistemática. 
>. Existem mesmo trechos de linha em que o desgaste dos trilhos já ultrapassa o limite 
técnico admissível, oferecendo perigo à circulação dos trens e esta situação é ainda mais agra- 
vada considerando o tráfego pesado dos trens de minério, na Linha do Centro e o tráfego rá- 
pido de passageiros no Ramal de S. Paulo. 
3. De 1939 para cá, recebemos trilhos que foram empregados nas linhas suburbanas e 
em outros lugares indicados pela Eletrificação, deixando de atender outros pontos de vital 
importância para o tráfego. 
4. Em 1942 recebemos 12.000 toncladas de trilhos e acessórios, como a primeira partida 
de uma grande encomenda feita nos Estados Unidos. Este material teve a distribuição de 
acôrdo com o quadro junto. 

A distribuição feita atendeu aos poútos mais críticos da linha. 
5. Pelo quadro nº. 26 verifica-se que possuímos em nossas linhas 20 tipos de trilho, o que ' 
dificulta sôbre-modo a aquisição e distribuição de acessórios. 
6. b) Dormentes — A situação de dormentes nas nossas linhas era a mais precária possível, 
pois ha vários anos a deficiência dêsse material era a causa principal da instabilidade da 
linha, : 
7. Em 1941 recebemos 94.053 dormentes de bitola estreita e 83.019 de bitola larga, ao 
passo que em 1942 recebemos, respectivamente, 233.202 e 313.920, o que representa 237% 
de bitola estreita e 378% de bitola lorga. 
8. Por aí se vê claramente que a situação melhorou consideravelmente, restando-nos apenas 
as possibilidades de emprêgo intensivo dêsse material, para isso criamos turmas especiali- 
zadas para o emprêgo de dormentes, rão só paia resolver uma situação de fato, aliás insus- 
tentável, como também com o objetivo da especialização das diversas operações da conser- 
vação da linha, tendência esta, hoje em dia, de grande alcance, não só no sentido da máxima 
produção, como também do custo unitário mínimo. 
9. Essas turmas trabalharam nas 2º, 3º, 5º e 16º Residências, sob programa prêviamente 


“ estabelecido e com contrôle de produção, além do rigor das normas técnicas ditadas. 


10. O serviço assim especializado não impedia o emprêgo normal de dormertes pelas 
turmas ordinárias de conserva, o que era feito dentro das possibilidades, considerando os outics 
serviços, porém, já dentro de um rigor absoluto nas normas de serviço. 

11. O exame dos gráficos anexos elucidará perfeitamer te o assunto. 

12. Podemos reputar a situação práticamente resolvida com o recebimento das quanti- 
dades mencionadas, no que se refere à susbstituição dos dormentes em serviço, faltando re- 
gularizar o que está sendo feito na questão da regularização do espaçamento que, como sa- 
bemos, é de importância capital para a perfeita estabilidade da linha. 
13. co) Lastro — O lastramento com pedra britada de nossas linhas constitue um problema 
de ordem geral, porquanto as que supomos lastradas, são de forma deficiente e sem caracte- 
rísticas técnicas e as quê possuem lastramento em terra exigem a imediata substituição dêste 
por injunções de ordem técnica e ecônomica. 

14. Foi estudado um tipo de lastrameato em pedra britada, compatível com as caracte- 
risticas do material fixo e rodante em serviço, o que nos levou a adotar um coeficiente de lastro 
mínimo de 0,40 m., para bitola larga e 0,30 m. para estreita. 
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DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, 
DURANTE O ANO DE 1942 


INSPETORIA DE PONTES 

















Farei. ESPÉCIE | UNIDADE | QUANTIDADE 
1 A not OGraEÇÃO 2 og ES so ENO no SER mA RR 2 Quilo 382 
2 Mod cbphiiio dB DO MAN. DST ES Diria cla de ro DA pe E 39 
3 Moo din Fodiado: do, BR. Ped Se go AR e 5 o nn SA ER O E nm - 625 
4 SEO e0URia ONO DO BE mso sas Eat Seo vio RGE ao ap ERRA SR > 571 
5 800 -sopigedondo de VA. cd qes du aco to E a Ps So > 85 
6 Aço de alta velocidade, redondo de 3/4"...........cccisissssererers > q 
7 Aço para ponte em barra retangular de 254 mm X 9,5 mm........... . 250 
8 Aço para ponte em barra retangular de 101,6 mm X 12,7 mm........ E 150 
9 Aço para ponte em barra retangular de 76,2 pac Wo O WA ay DE o 13.047 
10 Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 88,9 x9,5mm........ . 1.320 

1" Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 76,2 X 9,ômm....... . 850 
12 Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 100 x 9,5mm........ E 1.709 
13 Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 120 X 13mm......... . 3.500 
14 Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 60,3 X 9,5 mm...... o 2.200 
15 Aço para ponte em cantoneira para perfil L de 31,7 X 4,7 mm...... o 925 
16 Aço para ponte em cantoneira para perfil de 254 ORNE S. o Dre ms E 1.210 
17 Aço comum em barra retangular de 75 X 19mm.........ccccisccc. » 143 
18 Aço comum em barra retangular de 304,8 X 9, ômm................. E 1.460 
19 Aço comum em barra retangular de 203,2 X 9,5mm....>............. » 290 
20 Ach-úlis odpiiil de 299% de IBM. ass. x pat atirei » 51 
21 Ae laica a Dr css cp nr Res Desc PA == RE qo o 4.886 
22 Aço em chapa lisa de 127 > A A e A NR 1a IR RR à > 1.575 
23 Açó bm varalhão -dRtavado, de VE... mc. na cia » 20 
era De eteca Por + ago E DS AS OT | Litro 18 
25 PEA ER UR REIS q a im AJ ADORO 25 E 0 E 5.578 
26 Dr SIDO Lo; DO BONO AO. Seca nr = o imo é EP a O 2 a Quilo 4 
27 Aranio de fvo para mola do '9/82:..< vez. e lcaspm ams >» pad Ran ob > 1 
28 Balde "dá Puro galvanisádo.. 2. .., 24 .t. iss coro e, ua ap AA o Um 6 
29 o O TR RR RSA GEO PE RR ML q eo, co o 4 
30 Broca espiral de aço ao carbono de 13/16"............csccsserestoos | Uma 4 
31 Broca espiral de aço ao carbono de 3/32"...............licscc rue. > 24 
32 Broca espiral de aço ao carbono de 9/32"............ RS o Pr ra E 6 
33 Broca espiral de aço ao carbono de 13/64".........ccccccccscssaeveos > 8 
34 Broca espiral de aço ao carbono de 7/32"............cccisrcsisisos > 8 
35 Broca espiral de aço ao carbono de 11/64"............ccccssssssress > E] 
36 Broca espiral de aço ao carbono de 1/8"...........cccscscccrocooos E 7 
37 | Broca espiral de aço ao carbono de 11/32"..............cccsccuiel.. > 13 
38 | Broca espiral de aço ao carbono de 3/8”....... =... A cas > 6 
39 | Broca espiral de aço &o carbono de 1/4º......c.ccicsscsencsrr cenas > 12 
40 Broca espiral de aço ao carbono de 13/32”... :........ssssceriseeees > 12 
41 | Broca espiral de aço ao carbono de 6/64”............cscsisesscrsroo » 12 
42 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 9/32"............. > 12 
43 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 9/16"7.............. o 105 
4 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 3/8"............... > 54 
45 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 11/4"........c..... > 6 
46 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 11/8".........c.... » 4 
47 Broca espiral de aço ao carbono punho cônico, de 13/8".............. E 16 
48 Broca espiral diversas dimensões. ...... És ds Ao vo 6a DD > 145 
49 Broca pars catrada de IMP... o. ut... cerco ser Mp gia PRA > 12 
50 | Broca para estraca do B/S"Pae ad. 2 uia RS O o 1 
51 Broca pata catraca do 1”..D2... rs sas ss tea EMsa ão OR RR e A > 1 
52 Barraca de lona de 4,00 X 5,00 X 2,50. X 1,50........... 00... . 0020. > 3 
53 Bigorna de agó.de 200 quilos. -...k..cguo =--n-c a Sbo,0s ed Do nim 5 de E 1 
54 Bico para maçarico de corte de alta pressão...........cceccceseees Um 6 
55 Broxa para pintura ;n. 12...5...2.,8-- Pas E qd am. 5a» o Uma 44 
56 Prexa- pára piagura do: J4..s so = pes pos 2 prio de oro >» 42 
57 | ho defibre de B87.....o cor co iene RR e Quilo 82 
58 Gabo dê fibra de 4”... LA vt o CR CD DR SR < > 61 
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ESPECIE | UNIDADE | QUANTIDADE 

Wo: ºW “C“["]WE:O:.|.º&B2qJB.. "=== 
aa perco pinpea! BOSCh.  - serto nte) e omni o SO Ea o A | Metro 15 
RE CERA ONDA CRIRO pero o é bro) oie É Sado era à er spa SSD Dt Um 18 
Iumei ide lona esborracha de 8% X:16....4 004.0 do reed Ni a | Metro 14 
urvaN de terro: galvanizado: de-3/4"2.... came pda ad de AA Uma 3 
Corea tejo (np RR E RE e e Quilo 69.900 
(Ciojiqrõo, GD REINES o DR SERRO AR DUE RD NENE AR dE PR ei E moer e co » 30.100 
[4 RO RR IATE: q Mi oi RS a ai ecos SÉ a DO E Te A » 37 
+ DIETA dE DeLG Dai 2 siarda a Eop eo im viera adota Sara a EP AD a Metro 56 
Monbraaicandesaçõade 2 1 crua a bica privo GUARA a RA RR PR Uma 11 
E IDialopeneitósno ELE oo A eg SR O e RM a Dam > 1 
q iDormente-de madeira de 2,80/5%0,24:X 0,17.0.... = 4.220 pode den oras Um 600 
E Eistoparde algodão de côr brancas... «assa eua erdogs Dao aaa no hq Quilo 160' 
Rod ENE va de aonde AIRE 0: 03 SS Piero o a SA atoa RR SR RR Uma 6 
A Rega de. Agoudes0/B2., rasa arapera o 15 aja Joop opa ia É DR ARS mi » ) 2 
Ro: Eae a Ade CID oe. aurs)o Abel o e iai o 2 Wa aço dE NR RR Quilo o 100 
4 RICO Ne (O DIB juas 82, mio idas aiE Epa) PRA Vo Ra SN To RR » 1.400 
E Erros po lvanizado» em CHAD as onto go corda fo SR DEO mar of alo oJRA eia Ui Chapa 10 
a HEoMero duplos ide 4 be 2 Tea SUOR aja RR Quilo 230 
E. Rerrorem duplo Tide 12/00: %/0/80 X 0,120: ma Viga 1 
E ro en duplo de 1X LB” Ea ct go a ca ad Quilo . 1.800 
A Ep LA mosirela de 1,00 X 1,00 KB 2. sr ada na e > 5 
o) Fibra vermelha redonda de 1/4"...........cciccciooo DRE Md » 5 
! ERR DURO ia go Sa Es aro ae e MA SRA, aj RAP Litro 162 
: ri dr PR RR E RR IRENE RR A O or SR cr cl Quilo DZ 
[a Wieltos pararvácio mm. ACBDZ. Si. galo é Syseai o orar SS a RR Um 1 
“A RGE Os para CÁGUO sr ADA tc nin elo» 8 cmo O o » 10 
A MELHOR para vácuo nm. A=93". . ci so aro é rsisia of Logo Mano RAS A AR e > 4 
-s Pee neror chapa de l/S2! ss ci a terago om o ipa 6 a RA AS DR a RR Quilo 13 
4 Wato rem chapa ide M/UGR hs obs Soro To esa sato a Ra E gd » 23 
Vd | Latão em chapa de 1/8”..............io costs csrer er enene sas rama > 41 
b iimsade diversis dimensões: du o Lhp no ato dp a data a Uma 612 
A Mec e terço der o/a a nene fe le PAM 16 O E foi DAR Er PRA ; 5 
, ixo para ferro. is. soi RR E ERRA ER ei siga oe é Fôlha 224. 
R.. Macho para máquina de diversas dimensões. .........cccccciccsseros Um 164 
À j Mangueira para oxigênio. .....c..scsr os cus asa moema gia je uia eresatataça Metro 180 
3- Nlacánico de ailtã pressão. 4227 2 sedes deçs ceia o dio faia =D pe o) ae Um 4 
Rá INTE CEM AILGÇÃO 61,0 d qto nda ooo ara pata ja sena 4 ag Sa od E PIO EM R Quilo. 16 
4 E Motor irifásicode 5 HP......:.ciessros sutis a sjos o aieiadeça aa apo Um 2 
B DlEO Iubrificamba Para MOLOF.. secos ecra o dna a snivta o pa ini 548 
Ê Ro cardto de ça )BOdBD-. uz o aci mb DG p Pace é mea a » 70 
E! ha AE DE RR A DRE BRR o DL » 2.670 
E Mlsoide nhaço Cru... css scene pao SAD do viria e q é a ai Quilo 250 
* OMBRO Mono s pe age euro o eia nn o di PL Metro? | 788 
Óculos para soldador.......ccusuesosos erva quase ma nana e nova na Par 5 
Parafuso de ferro de 3/4 X 11/16”............22sicscomi cosas Quilo 1.200 
p Parafuso de ferro de 3/4 X 5/16”........,...2csssssesos RE a à » 150 
Parafuso de ferro de 2 1/2” X 3J4”........cceesssuena es vaum e eadda » 130 
MPE ratiso de erro de 821% 1/28 es se etagcAl ge door porte a Sai ARE RE » 5 
Earaluso de ferro de 3º :X 9/45. biage» ra gruiiga uvas foi + ro paloo) a dio RD aa AS pa » 290 
Parafuso de ferro de 3” X 7)82......., 2 sic c ce rn o hene e mare op de oo alea » 220 

Esmatuso de ferro de 8” X 3/82,.....,2.. nu co cloo vaso caga lefegaço é é o aee » Toa: 
É ERRA, ILELTO << co sire om mncsruteço o Tagalog ndo o aguia o af nto fope Ra io a Uma 2 
; Peça de ponte usada...........ccscsscciliseeencsrrrerimienec anos Quilo 4.025 
o Busan ora. LO o. o rio gra GE era SA a a MD AA E A Te Um TO 
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- 15. —Padronizamos, também, de acôrdo com a A. R. E. A. o tamanho de pedra para las- 


tramento. 

16. O fornecimento de pedra britada para a linha é assunto que vem se arrastando há varios 
anos, sem que se obtivesse uma solução para o caso. 

17. —Corsiderando que anteriormente a pedra britada atendia às solicitações do serviço, 
mas atualmente tal não acontece, devido a reforma do lastro que encetamos ser de grande 
vulto e exigir grande volume de pedra. 
18. — Assim sendo, devemos empedrar nossas linhas com material de nossas pedreiras e tam- 
bém adquirindo pedra de particulares, uma vez que não seria econômico o aparelhamento das 
pedreiras para o fornecimento temporário de grandes volumes, não nos querendo 1eferir ao 
transporte econômico, que não deve ultrapassar 100 quilômetros, para cada lado do local 
da pedreiia. 


19. O que não resta dúvida é que urgem providências para o conveniente aparelhamento 


das pedreiras ao longo da linha, para que preencham sua rinalidade, que é a conservação or- 
dinária. 
20. O lastro foi inteiramente reformado na extensão total de 51.071 metros em ambas as 


* bitolas e reforçado no comprimento de 190.748 metros. 


QUADRO DE REFORMA E REFÔRÇO 
DE LASTRAMENTO 








Quadro n. 39 
N. DE REFÔRÇO DE » 
ORDEM LINHA LASTRO NOVO — LASTRO OBSERVAÇÕES 
1 to PIB ud 37,198 km 30,647 km 
2 Divisão de Minas.......... 13,395 km 135,779 km Bitola estreita, 
3 Divisão auxilar:... 0.0.0.4 0,478 km 24,322 km Bitola estreita. 


DOMNAIS qui 51,071 km 190,748 km 


RR o aromimão o 123 
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Mau grado a Tuga de elementos profissionais que se verificou nesta Assistência, os ser- 
os foram conduzidos normalmente, demorstrado pelo quadro seguinte: 


Quadro do movimento geral de projetos e orçamentos 



































SECÇÕES | 
DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
a é é a | Arqui- | Dese- 
h 2. 8. 4. ar nba 
ng! Desenmos em geral), . canja hs 440 | 162 — =— E 
RR RErojssos ss Do — 13 -— -— — 
| 3 || Orçamentos organizados........... = == OR =— — | Cr$ 45.109.448,60 
a 4 Fôlhas de medição verificadas. ..... — == 8 = — | Cr$ 8.478.473,10 
RR o | Expjetos elaborados... . sm... — — —— 18 — 
RREO E DEsenhos =p. saite res = — — 21 — 
DR o Desenhos fornecidos para consulta 
E RR En onZinas) ossos — -— -— — - 600 - 
SEO Plantas organizadas e catalogadas. cs = — ==) 6a0R) 
RO | Gópias de plantas fornecidas. ......) —| =| = — | 41.059 | Área total cor- 
“et | respondente — 
Ea | sd ——— 7.780mº. 
Pio PR TOTAIS... MR NE 440 | 175 | 15 | 39 | 42.209 
E 4 Ee al 


a 









“1. Convém frisar que a solicitação de cópias de plantas e outros serviços de natureza 


“técnica acarretava um grande consumo de papel, o que nos obrigou a procurar um meio de 
“aliviar a despesa com o fornecimento de tais elementos. Dêsse modo, foi resolvida a criação 
de uma taxa a título de expediente, para as partes pagarem quando solicitarem o fornecimento 
— de plantas, croquís. 

| 2. A taxa de expediente rendeu durante quatro meses Cr$ 1.059,00. 

a. Outra medida de alcance para nossos serviços foi a criação de mapoteca da Divisão 
— em arquivos de aço porquanto não era possível continuar na situação anárquica em que es- 
— - távamos nesta matéria 


| Hojeo arquivo da Assistência está organizado e catalogado 
E 4. Foram tiradas cópias heliográficas com uma área de 7 “780m?2, representando 778 peças 
de papel. 


E 5. O consumo de material da Assistência Técnica foi de Cr$ 17.361,90 
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CAPÍTULO IV 


CONSERVAÇÃO ORDINÁRIA DA LINHA 


1. A conservação ordinária de nossas linhas ainda deixa muito a desejar, não só devido 


à deficiência de pessoal como também à falta de material, notadamente de dormentes. 


: E Embora não se tenha resolvido, de modo cabal, o problema, durante o ano de 1942 — 





* O que só se consegue com o fator tempo — procuramos, entretanto, amenizar a situação, o 
* que se conseguiu satisfatôriamente 


ie Para isso reorganizamos os efetivos das turmas de conserva ordinária, organizamos os 
serviços de contrôle dos trabalhos e procuramos imprimir novos rumos na execução das ope- 


rações próprias dêste gênero de serviços. 


4. Devido ao mau estado de certos trechos de linha, fomos obrigados a auxiliar com pessoal 
para melhorar suas condições. 
Isto aconteceu nas 3.º, 4.º e 5.º Residências. 

Ip No correr do ano, teve franco andamento o novo padrão de relatório mensal, que nos 
permite fazer a apropriação dos serviços que estão perfeitamente detalhados nos quadros 
anexos. 

6. Outro assunto que convém notar é que, antigamente, os engenheiros residentes tinham 
sua atenção desviada para diversos serviços não relacionados com a conserva da linha, tais 
como obras novas, etc. Hoje só se preocupam exclusivamente com a fiscalização dos serviços 


de conserva. 


Elo A tendência atual dos serviços de conserva é a sua execução por turmas especializadas, 


— por natureza de serviço, o que no ano de 1942 foi iniciado com as turmas especiais para o em- 
— prêgo e regularização do espaçamento de dormentes. 


8. Os quadros anexos detalham a natureza dos serviços executados, quantidade de cada 


um, a despesa e o custo unitário. 


CONSERVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 


TRANSFORMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DA LINHA 


Ea Uma: das grandes medidas que adotamos na Divisão foi a criação das grandes turmas 
de transformação geral da superestrutura da linha, método do qual não podem mais fugir as 


estradas de grande tráfego, como a Central. 


2. Tratando-se de processo novo entre nós, 1equeria precaução ao ser introduzido, para 
que a trarsição se efetuasse paulatinamente entre o novo sistema e a. velha rotiaa de pequenas 
turmas, sem os inconvenientes próprios das mudanças bruscas de método. 


PR Assim, temos em pleno funcionamento duas grandes turmas de transformação, operando 


da seguinte iorma: 


1.º Turma — Trecho de Belém a Nova Iguaçú, partindo da 1º daquelas estações, 


1.º Turma — No trecho do Ramal de S. Paulo (variante de Poá) entre as estações de 
Sebastião Gualberto e Calmon Viana, partindo da primeira. 
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4. “Já realizames, com estas turmas, a transformação radical de vinte quilômetros de linha, 
que bem demonstram como pretendemôs deixar a linha após alguns anos de trabalho siste- 


mático e intensivo. 













| 5. As fotografias que se seguem e os gráficos correspondentes nos permitem acompanhar 
” “a marcha dos trabalhos e ter uma idéia de como fica a linha, após serem completadas tôdas 
— as operações pertinentes a êste método de trabalho. 


u 4 6. Houve preocupação, nestas turmas, de mecanizar as obBrações, achando-se em funcio- 
| | namento a soca, a furação, aperto de tirefonds, reguluização das juntas dos trilhos, enta- 
| lhação, tudo mecânicamente, além de outras máquinas de serviço, acessórios. 

EE Aproveitamos o funcionamento destas turmas, preferencialmente a do Ramal de São 
: Paulo, que já está com organização completa, para obrigarmos a todos os feitores de conserva 
mB “das outras Residências a fazerem um estágio de aprendizagem com o objetivo de quebrar a 
| velha rotina de que se achavam imbuídos. 

Vo Já estiveram, ro referido estágio, 115 feitores e 5 trabalhadores. Notamos que com esta 
— | prática despertamos maior interêsse pelo serviço, pois alguas deles procuram fazer em seus 
y ij respectivos trechos o que observaram em S. Paulo. 


E 9. Para a organização da turma de transformação geral da superestrutura que atua no 
| Ramal de S. Paulo, não podemos deixar de mencionar o nome do engenheiro João Luiz 
|| Ramos Quitito, que, compreendendo o objetivo técnico e econômico da criação desta 
| turma, desenvolveu e ampliou a sua ação a ponto de torná-la modelar. 






* 
= 


a E , a 

% TURMAS ESPECIAIS DE EMPREGO DE DORMENTES ' 

R 10. Para irtersificar o emprêgo de dormentes, pois que o recebimento dêste material assim 
o permitia, organizamos quatro grandes turmas que atuaram na 2º, 3º, 52 e 16º Residências. 
11. Conforme já dissemos e a experiência comprova, a tendência da conservação da linha 
é executar os serviços por turmas especializadas por natureza de operação. 

“12. Conseguimos com essas turmas passar, de início, ao emprego diário máximo de 40 
“dormentes para 120. O custo do dormente empregado pelas turmas ordinárias de conser vação 
é de C1$ 17,69 enquanto que pelas turmas especializadas é de Cr& 15,90, havendo uma eco- 
nomia de 10% Em unidade, é diferença bem apreciável, o que vem indicar-vos a preferência 

— pelas turmas especiais. ; 


, 
e 


EDIFÍCIOS E OBRAS DE ARTE 


É A separação dos serviços de linha dos de edifícios e obras de arte, pareceu-nos sempre 
“imteiramente aconselhável, cuidando o pessoal da linha sômente dos serviços da via e crian- 
do-se um organismo com a finalidade exclusiva dos trabalhos de edifícios e obras de ante. 
2. Ideamos então 5 organização que está atualmente em execução depois de por vós apro- 

vada e que se acha exposta no crganogiama, no início dêste Relatório. 

8. Ainda não pudemos dar assentimento definitivo a esta idéia administrativa, visto ca- 
minharmos em período experimental na discriminação des detalhes. 

4. Dentro de um piazo razoável poderemos contar com elementos que nos permitam adotar 
permanentemente tal sistema, não abandonando em hipótese alguma, pois disto estamos 
“ certos, a separação das atividades da linha das da conservação de obras de arte e edifícios, 
nesta Divisão. 
5. A bitola larga ficou então dividida em 3 trechos principais assim discriminados: 
IGV-1 — D. Pedro II a Entre Rios, ramais de Mangaratiba, Cabuçú e Paracambí; 


ICV-2 — Ramal de S. Paulo, sub-ramais de Piquete e Bananal; 
ICV-3 — Entre Rios a Belo Horizonte e ramais de Lima Duarte e Mercês. 


6. Os serviços durante o ano passado correram regularmente e pelos quadros anexos se 
poderá avaliar o volume dos mesmos. 
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EMPRÊGO NORMAL DE DORMENTES 

















Quadro n. 48 
“N. DE a a 
Ape | MESES BITOLA LARGA BITOLA ESTREITA 
nm | 
1 EAD a do Drs RE o MES ag 6.217 11.849 
RR RECADO Acid DE tira da cÊ neo laih 10.513 13.233 
3 LEA Ea aço A e e TD pe e OP AR 11.992 17.000 
4 Pa 03: Ep E VI Ad MS 11.473 16.095 
5 MO E des o. A CART E Radios RE 14.364 17.382 
6 | tha top PESO, SERES co ni otro 14.062 22.665 
7 cho A OR a 15.982 19.327 
8 ERROR a o eos dois ras e NE ES 18.411 25.415 
9 Pete feno io ÃO gs ARDE PR PR g 18.978 21.530 , 
10 UR Sã ng nr Eno 11,119 E) 13.353 
il INR ERARCO css as e, 2 mr çro 6.679 : 8.313 
12 | EDER e PS é dia ota la E 6.012 4.116 
| FOMAIS. es. ER | 145.802 190.330 
INSPETORIA DE PONTES . 


“1. De acôrdo com a proposta desta Divisão e por vós aprovada foi reorganizada a Inspe- 

toria de Pontes para enquadrá-la na sua verdadeira finalidade e o seu quadro lotado com o 

“ efetivo indispensável à conservação das estruturas metálicas das nossas obras de arte. (BD 

43 de 1942). Dividimos o efetivo da Inspetoria em turmas de reparação, cada uma operando 

em determinado trecho, tendo a seu cargo a conservação sistemática das obras nele locali- 

zadas. 

) Assim, temos atualmente oito turmas com o efetivo, cada uma, de 12 homens BD 201 
de 1942, incluindo a turma de pintura. 

2. Com a organização em vigor afastamos da Inspetoria de Pontes trabalhos que alí se 

enquistavam, imcompatíveis com o objetivo de sua verdadeira função, pois não constrói 

mais fogões, nem calhas e muito menos borboletas. , 

3. Em 1940 e 1941 efetuamos a encomenda de 13 estruturas metálicas nos Estados Unidos 

- para as seguintes pontes: 


Sabará o 
Poço Manso 

Carandaí 

Guaratinguetá 
Cemitério 

José Carlos 

Paraíso 

Piquete 

Rocha Miranda (2) 

Rio Faria (2) 

Ribeirão da Onça 
Cachoeira dos Marmelos 


4. Estas pontes só chegaram ao Brasil em 1942 e durante êste exercício efetuamos à mon- 
tagem de algumas deias, tais como: 

Poço Marso 

José Carlos , 

Rocha Miranda (2) 

Rio Faria (2) 
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RELAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELAS 
RESIDÊNCIAS DE CONSTRUÇÃO 
































Quadro n. 49 
| CONSTRUÇÕES RECONSTRUÇÕES 
N. DE & drgn do EO A ja a 
CLASSIFICAÇÃO Risos 
pe ca Concluí- | Em an- | Coneluf- | Em an- spams 
das damento das damento 
á é |X 
1 Armazém para depósito de mercadoria == = = = 14 
BRR os ss eira 1 si 2 ER 1 161 
3 BISTABOREAS ato, eat az PERO MR do 2 vç) — te 11 
4 Cobertura de plataforma........... 1 — — — 2 
5 esto Melerrálico..c. es. sesmarias oiro 2 = — = 2 
6 Pequena casa de fôrça.............. 1 = — — 1 
A POE TAC GNCONE asi 2 sms mais safado 1 — — — — 
8 Cômodo p/instalação de gasogênio.... 1 — -— — o — 
9 PERA LOLIO RO 0. caes o to ul — — — 8 
10 Casa para trabalhador.............. 8 4 — — 79 
11 (CunDiBedo do it Ee Ro e E NEI E Re 2 1 — — = 
12 EEIL ERR RES Ro Bene aos raro lino: st it Std 2 — 1 == = 
ts 13 Passagem superior... -.... cics. 1 — — — 3 
14 Passagem inferior............ccccoo. E! — — — 2 
15 IPO RCE SVELIIO 27, 0a cao relata arraial au 2 7 — 1 3 
HE MEBneltosa= EE sector SS 15 10 14 6 41 
A BRERA GEO amo cio ro sure atos Pr Mo 2 Tt 1 — 3 
18 (CUTIELNDT 6 AS > SAR RE E MET 20 8 — = 37 
19 Casal para bomba... asno causais 1 — — | — = 
20 (A Pugo para ULoBE- a ss. qe wa uiojaro 1 — — == E 
21 A ERIEO. pala CAITO A ca ein sjaneres ee eis 1 1 — | — 

22 (Claro je BR ES DE DD O RM 3 ses 2 == 
23 Casa p/sede de distrito, em Juparanã = 1 = == = 
24 ATUAL a aee UR = 1 — — = 
25 Depósito para material... ........... — 1 1 1 13 
26 RÓSSO AMETICADO.....ccsemssona cin == 1 = E E 
oi NA eripedradasss a ass traga 5 — 2 2 1 6 
28 Escola. profissional.................. — — 3 o == 3 
29 PONTO COCOtanIo:  Sasas sprtoss Me seara = = 1 — = 
30 Denon LR RE O e RR — —. 1 1 19 
31 Armazém de subsistência. ........... == — 1 1 4 
32 Chsn de residência; .s...... ese seno = = 4 guy 367 
38 (CITADO. pe apso e o — — 1 — == 
34 RCSUA UEMA UE oro, Rosi Saito e ferarbiora Ne — — — 1 1 
35 Abrigo; de litorina. . uh so semi st —— — — 2 E 
RR RR o mes em css er — — — = 2 
37 AE AMADOR ne cite ea some as a — — — — 6 
Co Bate PRE pc RARO JR PR — — = = 25 
39 Pôsto de consertadores.............. — — — — 1 
o A Ro fic: AN — — = = 21 
41 Passagem de nível.................. — | RO a =á 7 
TOTAIS GERAIS... du es as ame sjra so 67 | 51 | 30 | 19 842 


õ. A ponte de Guaratinguetá foi montada no km 306, da Linha do Certro, onde se ver 
rificou o arrombamento de um pontilhão alí existente por ocasião das enchentes do princípio 
de 1942. 

6. As outras pontes não foram ainda montadas por motivos de ordem técnica, devido às 
variantes em construção e às modificações que estão sendo projetadas. 

io Depois de perfeitamente estudado, caso por caso de cada uma das pontes, serão elas 
então montadas nos locais convenientes. . 

8. Pintura — A pintura de nossas pontes constituía um problema sério, não só para atender 
ao estado de conservação, como pela circulação dos carros frigoríficos que espalham uma 
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mistura frigorífica, atingindo em cheio as estruturas das pontes, para não lembrar também 
os trilhos, sêriamente afetados. 


8. Este assunto comportou uma série de experiências para determinarmos a melhor tinta 
para pintura, terdo dado os melhores resultados as feitas à base de resina sintética. 
9. Efetuamos com esta tinta a pintura de 22.993 metros quadrados, consumindo-se de 


vermelho indiano 2.112,51, plumbea 1.999,5 1 e preta 2.403, num total de 6.515", em 41 
obras d'arte. 

10. Apesar de termos uma turma exclusivamente para isto, verificamos que só uma turma 
não é suficiente, necessitando de mais uma para atuar nas linhas acima de Lafayette. 

11. Os quadros anexos detalham os trabalhos executados durante o ano de 1942, 


RELAÇÃO DE PONTES 








ro n. 50 
[4 ANOS 
Patria | NATUREZA DO SERVIÇO 
| 1941 1942 
| PONTES | 
1 cr RR O PR 35 55 
2 Doce era RE PR O -— 17 
3 Montadas e não colocadas..... —— 1 
PONTILHÕES | 
1 RED. Sesc rrhrs A | 12 2 
2 er nda o PO RD E RR 3 1 
3 Montados e não colocados..... — — 
4 | CiraádO. srs as a ua — » 8 
| VIADUTOS | 
E 4a DNRINDOS + eis oc Rb 4 7 
2 PREINTEUIGOS . SERA: — — 
3 | Montados e não colocados. .... | -— — 
SERVIÇO DE ÁGUAS 
Ra O abastecimento dágua às loçmotivas, ao longo de nossas linhas, há muito se vem res- 


sentindo de uma assistência sistemática e contínua, pois datando de longa data sua instalação, 
quando ainda a capacidade dos tenders era muito pequena, não teve a evolução que era de- 
sejável. 

2. Assim, temos que remodelar e ampliar o atual abastecimento d'água às Local 
com caixas de maior capacidade e adutoras de maior diâmetro, para atendermos às solicitações 
cada vez maiores do tráfego. 

3. Isto é normal quando se refere ao abastecimento por gravidade, complicando-se o pro- 
blema, quando a solução é o bombeamento, visto que a maioria de nossas instalações eleva- 
tórias é óbsoleta. 

4. A diversidade de tipos de bombas, as características das fontes de energia elétrica 
(ciclagem e voltagem) são fatores que dificultam a padronização das instalações. 

5. A Divisão, para atender a êsse serviço, criou uma secção na 3º Assistência (Técnica), 
com o objetivo de controlar e projetar as remodelações, ao mesmo tempo gue é feito o tom- 
bamenrto do que posuímos sôbre o assunto, com mais o levantamento topográfico dos manan- 
ciais, que nos servem. 
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6. Hoje podemos dizer que possuímos 255 caixas d'água, conforme quadro anexo e que 
iniciámos o serviço de remodelação com a construção de duas caixas novas na estação de Ca- 
choeira, uma em Jacareí, um sifão e caixa em Barra do Piraí, no sentido de atendermos ao 
tráfego direto das locomotivas entre Rio e S. Paulo. Substituímos o sistema elevatório das 
estações de Taubaté, Quiririm e Pindamonhangaba, no Ramal de S. Paulo. 

Na Linha do Centro, reformamos o abastecimento d'água de Santos Dument, cuja 
necessidade era imediata. 
7. Outros serviços estão iniciados e não puderam ser concluídos no corrente ano, tor- 
nando-se necessário encarecer aquí as diticuldades de aquisição de tubulações de ferro gal- 
vanizado e acessórios, bem como acessórios de importação estrangeira. 


RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAIXAS DÁGUA, CONCLUÍDOS E EM 
ANDAMENTO NAS RESIDÊNCIAS DE CONSTRUÇÃO 








) é Quadro n. 55 
pa CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE 
ORDEM 
CONCLUÍDAS 
Ji Cad águia, CONSGLUÍda;e: =p res Deca Rear E Ns aiã RU 1 
2 nina ade: substituida: asso rn dr ce op at RES E al 
3 Crer dA Usa ceconstruÍda Me Bs, ane os SPA Sa a 1 
4 Caixa dágua reparada ES dE o pad E RP RC ao | St 
õ Mangueira de caixa dágua substituída o by ag SA 14 
6 Sifão de caixa dágua reparado RR VER Ma RL ER 13 
É Enrcanamento de caixa dágua reparado................. 32 
RAT GRITA. Att? 8 gro RR e Mt PA 113 
EM ANDAMENTO 
1 Rm a eo th CM CONSLRUÇÃO ek cer. o micra RA aa DR 3 
PEA CC ulneHaNo. GE SITãO, 1%. viço sa A O E DS RD a 3 
3 folotação de encanamento 322.7 245 cge caes ata RD a o RA 1 
4º Substituição de encanamento a... os. cus us cre pare do ! 
5 - Instalação de rede de abastecimento dágua............. 1 
6 Substituição de rede de abastecimento dágua... ; 1 
7 Aumento de rede destinada a lavagem de plataforma... 1 
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QUADRO GERAL DA LOCALIZAÇÃO DE CAIXAS DÁ'GUA EXISTENTES 








Quadro n. 56 . 
CAPACIDA- 
N. DE N. DE DE TOTAL SISTEMA DE 
ORDEM LOCAL CAIXAS | DAS CAIXAS ALIMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
(Litros) 
1 Marttiiads. sn iss om 5 156.000 Gravidade 
2 Ee ço, To ARDE RD A Mg 8 285.000 Gravidade 
3 Cadsaduth: <.,. ee 1 94.000 Gravidade 
4 BO SS dp ORE Ta 2 51.000 Gravidade 
5 Nova Iguassú............. 2 76.000 Gravidade 
6 DADO ms rece e. 4 494.800 Gravidade o 
7 Paracambi... ci... cics. nd 1 25.000 Gravidade 
8 MAO Belo... Ls rato ] 57.800 Gravidade 
9 OR A DE APS AAA 1 40.500 Gravidade 
10 Ba O q NE CRER 1 28.600 Gravidade 
E] Paulo de Frontin.......... 1 54.800 Gravidade 
12 MAEGA E, TSxo 2. 2 61.400 Gravidade 
13 Barra do Pirat,....m.... 3 223.000 | Gravidade 
Lá DMI CIMDRIMAD: 236 ST aa EE gy 2 25.800 Gravidade 
15 Teltulra-Lelte... q... eso 1 13.300 Gravidade 
DO -8]--AMNBDOR io, E = sad O 2 67.100 Gravidade 
17 A Vi Comes"... Ho... 2 47.000 Gravidade 
I8 | Vargem Alegre............ 1 25.728 Gravidade 
19 MAMBO S/D es ts To | 20.768 Gravidade 
20 NETTO PPA Es 1 9.389 Gravidade 
21 Volta Redonda............ 1 24.490 Gravidade 
22 Barra Mansa.............. 1 10.870 Gravidade 
23 Dao RES RR es 1 14.822 Gravidade 
24 DAMOS. Ss Ea pe 1 23.958 Gravidade 
25 O SA RN er pd 2 58.530 Gravidade 
26 Barão Homem de Melo.. 1 9.972 Gravidade 
RO O FAREI ai + 37.019 | Gravidade 
28 | Engenheiro Passos.. l 13.806 Gravidade 
29 ET a SR et es 2 66.368 | Gravidade 
30 E ra RAP UG ID a l 12.605 Gravidade 
SE UBnimico”.. so. osso 1 14.067 | Gravidade 
32 AMOR 2 na = tao: » 2 124.000 Gravidade e 
| elevação mecânica 
33 | Aparecida............o... 2 60.000 | Gravidade 
34 E E e SS RR 1 56.000 Gravidade 
35 E ar ARO RE 2 45.000 | Elevação mecânica 
36 RO o CSS st 2 50.000 | Elevação mecânica 
À CARR. 2, TS o 1 40.000 | Elevação mecânica 
DE CARY. seo os cr 1 25.000 | Elevação mecânica 
39 Eng. Eugênio de Melo..... 2 50.000 | Gravidade 
40 Em O + DBB,,.-vo lies; 1 10.000 Gravidade 
41 Coronel Barreiros. ......... 1 3.752 Gravidade 
42 E a a PR CR ode 1 11.000 Gravidade 
CR ADE Rr 3 73.840 | Elevação mecânica 
44 DPS 0. MPR RR A 1 25.920 Gravidade 
a TR DR e AE. 2 91.520 Gravidade 
46 Mogí das Cruzes........... 1 51.840 | Elevação mecânica 
47 Itaquaquecetuba........... 1 51.840 | Elevação mecânica 
48 | Carvalho Araújo.......... 1 - 25.920 Gravidade 
49 | Carlos de Campos. 4 2 103.680 | Elevação mecânica 
50 | Engenheiro São Paulo..... 1 13.000 | Gravidadde 
51 MNOPROS as ea = RR 1 97.000 | Elevação mecânica 
52 |.Km 195 + 907............ 1 304.000 | Gravidade 
53 dim 196 “008.0. . Moro 1 23.000 Gravidade 
54 Em 197 + 082.......1..., 1 68.000 Gravidade 
55 PRSDlDA, ces ocre 2 22.224 Gravidade 
56 Afonso Arinos............. 2 54.000 Gravidade 
57 CODES: E ce sta 2 41.000 Gravidade 
58 Cotegipe: sos sa tl 1 10.400 Gravidade 
59 Matias Barbosa ........... 1 9.900 Gravidade 
60 Entre Cedofeita e Retiro.. 1 16.000 Gravidade 
61 ET MA SA e: A, 1 17.280 Gravidade 
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| | CAPACIDA- 
N. DE N. DE | DE TOTAL |- SISTEMA DE 4 
ORDEM LOCAL CAIXAS | DAS CAIXAS ALIMENTAÇÃO PRA 
(Litros) 
62 Mariano Procópio......... 2 | 106.000 Gravidade 
63 | Chapéu d"Uvas......cc.. 1 43.700 Gravidade 
64 | Ewbanck da Câmara...... 1 | 19.800 Gravidade 
65 DREAM O Sr sen 1: 22.000 Gravidade 
66 TAN ao E AR Ed 1 10.500 Gravidade 
Gi Cia Duaroer Su. a as 1 4.200 Gravidade 
68 FU fv Ano (et 1 o pn: RR 1 15.500 Gravidade 
69 Santos Dumont....... pao » 88.520 Gravidade 
70 Eeteniviado: Dis us sims 1 117.900 Gravidade 
7 Mantiqueira... cc... 1 12.600 Gravidade 
72 Rocha bia dos, 1 12.000 Gravidade 
73 be rtta (e SO A 6 47.568 Gravidade 
74 VIGOMADIO et Po aid 1 6.500 Gravidade 
75 Alfredo Vasconcelos........ 1 6.400 Gravidade 
76 IR ESSA QUIDS seems e rrseiia 1 - 82.200 Gravidade 
TU 1 SERA E o e, io A 1 55.000 Gravidade 
78 Beira COL DINOS. 2 A 1 55.000 Gravidade 
79 Cristiano Otoni. .....<.... 2 - 83.200 Gravidade 
80 Buarque de Macedo....... 1 55.000 Gravidade 
E LATA des Roe cr pm ih ad 3 202.800 || Gravidade 
82 Córrego do Ouro.......... 1 22.260 Gravidade 
83 Bom “Destino... ds 1 10.600 Gravidade 
84 Paiva o uia MB eis 1 35.000 Gravidade 
So Rn! 462 += B4O o 2 39.600 Gravidade 
86 Joaquim Murtinho........ 1 52.800 Gravidade 
87 Crockatt de Sá........... il 24.000 Gravidade 
88 | Congonhas do Campo...... 2 12.900 Gravidade 
ROO RIA DO, Rs Pb sa asa 3 99.600: Gravidade | 
90 Arrojado Lisboa........... 1 12.600 Gravidade 
91 Belo Ve o dA TS Digi 2 113.700 Gravidade 
92 NI eterno dt go 1 62.600 Gravidade 
98 Wi lafçio EAR, PRE RR Sifão — Gravidade 
94 Too (RR SUB É, a O Sifão — Gravidade 
95 Rim GOB NEL DAS. casando ss 1 51.200 Gravidade 
VOR  MATINDOS pane So ig Sifão Vo Gravidade 
97 | Melo Franco......... Sd Í 24.000 Gravidade 
08 CO Brumado ses 3) 128.300 Gravidade 
99 INDIO Na RE e o ae. E 24.000 - Gravidade 
É 100 Rechordo Funil; . Sm >. 1 12.600 Gravidade 
101 SBZRRLO MR NET ago bo PS terei 1 13.700 Gravidade 
102 [otk dE Seia e err Ra RAR Sifão — Gravidade 
103 Thineter a a ia RO Sifão — Gravidade 
104 ineo oa e ri E SR SN 1 49.700 Gravidade 
j 105 BARCOS, cone gia Ori EE 1 12.600 Gravidade 
106 Belo Horizonte.... 2 99.200 Gravidade 
107 Km 496 + 720... 1 12.000 — Não funciona desde 934 
108 Km 498 + 850... 1 44.000 Gravidade 
10y Km 509 + 553. 1 34.000 Gravidade 
110 Km E23 + 591.. 1 25.000 Gravidade 
6! Km 535 + 775. 1 25.000 Gravidade 
UA LG 15 albie (o LO 1 5.000 Gravidade 
113 RDPDDO E 093..7 nas o vas : 1 3.000 Gravidade 
114 Km 550 + 705.. 1 10.000 Gravidade 
115 Km 501 + 147. 1 12.000 Gravidade 
116 Km 507 + 709. 1 9.000 Gravidade 
RA Km 520 + 695.. 1 29.009 Gravidade 
118 Km 520 + 885. 1 10.000 Gravidade 
119 Gon ist Lp 2 25.000 Gravidade 
20 RB BÃO EM OG srs o 1 8.000 Gravidade 
121 Rn BA ABI ra 1 10.000 Gravidade 
122 Km 544 40 740. .a cosa: 1 19.000 Gravidade 
123 Km 552: 42308... senso 1 90.000 Gravidade 
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Curvelo. Fo pi 


Km 862 + 775........... 
Santo Hipólito............. 


Rodiador........ 


Km 949 + 950... 
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CAPACIDA- 

OE AL N. DE DE TOTAL SISTEMA DE 

CAIXAS | DAS CAIXAS ALIMENTAÇÃO 
(Litros) 

Kin" 16 - 600...) ss= 0» 1 24.000 Gravidade 
Km 27 4 847. 1 28.600 Gravidade 
Km 38 + 420. 1 2.000 Gravidade 
Km 49 + 800. 1 3.000 Gravidade 
Km 60 4 272. 1 2.000 Gravidade 
EB AO = 280. sonia da e] 1 5.000 Gravidade 
Km 43 RO dos, 1 3.000 | Gravidade 
one 020... om: 1 6.000 Gravidade 
Era a DRE 1 3.600 |" Gravidade 
1 EQ vao ND dO) PRE RA 1 16.650 . Gravidade 
DRA ça 252 La et RR PNR 1 4.050 Gravidade 
Kra DI BD tos 1 7.200 Gravidade 
Ema DT. EAO7O: sos 1 3.600 Gravidade 
Gra 10 OD ds 3.400 Gravidade 
Rn Siai= 960. soma. 1 10.300 Gravidade 
Ea PSI SERSOOE: o go us 1 3.500 Gravidade 
Gn 2860 422908... 2.20 nara 1 10.000 Gravidade 
Km; 98: 1848... 2 tio ii 1 11.306 Gravidade 
Km 102 += 490........... 1 5.000 Gravidade 
Ke 06: 47 406..0. 00 1 5.100 Gravidade 
dr E Eis 1 80.000 Gravidade 
Ra IB 2000 td! 1 20.000 Gravidade 
Km bh E BAD so. cui o em 1 18.000 Gravidade 
Km 165 + 966.. 1 13.284 Gravidade 
Km 195 + 497. 1 14.400 | Elevação mecânica 
Km 212 + 375. 1 18.000 - Gravidade 
Km 240 + 108. | 14.518 Gravidade 
Km 12] E 339. 1 10.534 Gravidade 
Km 139 + 927 1 18.000 Gravidade 
RED AS: = ABES Spot Sa 1 11.158 Gravidade 
A EICE go PS EM SE PRA 1 6.000 Gravidade 
Hinnevess fe E: ARE SS 1, 1 6.600 Gravidade 
VER nço AP E RR ESA E pa ERA 2 63.190 | - Gravidade 
DITA ENA CIA mr Eu de a. ae 1 6.700 Gravidade 
Eng. Alberto Furiado...... 1 82505; Gravidade 
Ein DAM DAS ate de 1 6.700 + Gravidade 
Ro PEGUE. sqss. Mas 7 se 1 6.040 Gravidade 
Corônel Cardoso... ........ 1 13.780 Gravidade 
Santa Clara.......... PERA: 1 9.980 Gravidade 
Engenheiro Dunham....... 1 5.000 Gravidade 
King 905 DA ato é oro bed 1 8.170 Gravidade 
Km 2310: 12983... 2,2 .220- 25 il 6.300 Gravidade 
Santa Mafalda 2.2 ..2 = 1 SSD Gravidade 
IR 24-30, te al 1 8.000 Gravidade 
Em BO) 45/0872. 2 do Ms 1 24.000 Gravidade 
Ra AU BOM Mr 1 8.000 Gravidade 
Kem AGO MAS pr nro 1 25.000 Gravidade 
Ena DA | PODO sd onilo Som ut; 1 50.p00 Gravidade 
na 200 + B38:.0.. tirei 1 13.500 Gravidade 
RSS ABAS pap 1 50.000 Gravidade 
EA PIRURA Dé SO nn DS 9 ao = 1 14.000 Gravidade 
RA CURUESS 5,5 nre so Mr ae 1 10.000 Gravidade 
Kodo! 1120 tio apos 1 12.000 Gravidade 
MADBALS LON. age quo 2 oteia o a 1 15.000 Gravidade 
En SO9 = 227... saen a 1 8.571 Gravidade 
Km 881 + 446............ 1 12.026 Gravidade 
Km BO7S-L 931..seme ph 1 22.343 | Elevação mecânica 
Kim: 005. += 350... 00000. ponte 1 5.693 Gravidade 
Ktn 929: = 31b...s 0... 220 1 15.580 Gravidace 
Km 945 + 425..........». 2 36.008 Gravidade 
Eme Dor E BÃO. pa: 1 13.811 Gravidade | 
Km: 985 + 933... 22-00... 1 34.000 | Elevação mecânica 
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ye (Conclusão) | 
” di H hj “ N 
CAPACIDA- F ] | 
N. DE | N. DE | DE TOTAL | SISTEMA DE | 
ORDEM LOCAL CAIXAS | DAS CAIXAS ALIMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
] (Litros) | 
———————" ts OÊOÇçvte Gi 
248 | Km 989 + 212.......... 1 18.623 Gravidade <a | 
249 | Km 994 + 000........... 1 29.725 Gravidade Ê 
250 | Km 1016 + 587........... 1 25.488 | Elevação mecânica | 
251 | Km 1037 + 685........... 1 25.488 | Elevação mecânica : 
252 | Km 1053 + 685........... 1 10.400 | Elevação mecânica o 
- 253 | Km 1073 + 804........... ARÇo 10.400 | Elevação mecânica | | s 
254 | Km 1086 + 923........... 1 20.800 | Elevação mecânica 
255 | Km 1115 + 973........... 4 65.488 Gravidade E 
+ Fis .- 
EP 





CAPÍTULO V 
ESTALEIRO DE TRILHOS — MATERIAL USADO — E SUCATA 


ha À simples inspeção ao longo de nossas linhas ressaltava logo a quantidade enorme de 
material disseminado pelas mesmas, sem que a Divisão tivesse um ponto convenientemente 
disposto para recolhê-lc, com o objetivo de resguardar uma economia e ao mesmo tempo fazer 
um reaproveitamento sistemático dos que ainda estivessem em condições de uso. 

2. Com êste objetivo foi criado na Divisão o “ESTALEIRO CENTRAL DE MATE- 
RIAL USADO E SUCATA”, com uma turma para o manuseio do aa teria alí depositado 
e com as seguintes finalidades: 


1) Centralizar todos os trilhos, acessórios e sucata das Residências; 

2) Selecionar o material recebido por tipo e julgar de seu estado; 

3) Efetuar o reaproveitamento dos materiais ainda em condições: 

4) Receber e distribuir, mediante ordem, os materiais confecionados nas oficinas 
“de Valença. 


5. Dentro dêste objetivo conseguimos práticamente, em dez meses de trabalho, reiúnir em 
Juparanã (sede de serviço) 4.741.271 quilos de material, quantidade que numa estimativa glo- 
bal como sucata, ao preço de Cr& 1,00 o quilo, representa uma economia de Cr$ 4.741.271,00. 
4. O que realizâmos só representa cêrca de um têrço da quantidade de sucata que deve 
existir ao longo das linhas. 

Ngo foi possível realizar maior recolhimento de material, porque não convinha desviar 
sistemâticamente o pessoale os trens de lastro das Residências, para proceder a pleve e car- 


regamento. 
— “O serviço foi feito com o tempo disponível pelas Residências. 
5. - Reaproveitámos material de linha no montante de 1.410.927 quilos, na importância 


de cêrca de Cr$ 2. 224.896,00. 

Para economizarmos a importância acima gastámos Cr$ 21.934, 50 ea verba dada de 
Cr$ 22.000,00 “ainda apresentou um saldo de Cr$ 65, 50 o que ade um rendimento 
de 99%. 

Outros materiais foram recolhidos e aproveitados conforme TelAção! anexa. 


SUCATAS DIVERSAS RECOLHIDAS A JUPARANÃ 


| 


























Quadro n. 57 
N. DE QUANTIDADE ESPÉCIE - IMPORTÂNCIA E 
orem | MESES | oo vaçõES | DO MATERIAL o Cr$ cpa 
1 | Fevereiro... 26 Sucata Diversa, 1.015.436 507.718,00 | O preço do mate- 
2 Março. .... 13 Sucata Diversa 238.804 119.402,00 | rial recebido foi 
3 2: N io IE 20 Sucata Diversa 435.126 217.563,00 | calculado a Cr$ 
4 Maio. .5.. 18 Sucata Diversa 404.250 202.125,00 | 0,50, o quilo, 
5 JUNHO: - 22 Sucata Diversa 438.102 219.051,00 : 
6 Julho.. 10 Sucata Diversa 134.010 67.005,00 
rá Agôsto..... 5 Sucata Diversa 118.024 59.012,00 | 
8 Setembro... 7 Sucata Diversa 175.700 87.850,00 
9 Outubro.... 33 Sucata Diversa 908.145 454.072,50 
10 Novembro... 21 Sucata Diversa 468.800 234.400,00 
11 Dezembro... 12 Sucata Diversa 396.300 198.150,00 
| | TOTAIS. ......| 4.741.697 | 2.370.848,50 
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QUADRO DE MATERIAIS DIVERSOS REAPROVEITADOS 
































Quadro n. 58 
A: RE ESPÉCIE DO MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PÊso IMPORTÂNCIA 
ORDEM , Kg Cr$ 
| 
1 PORTAS de bolos... cms eme sn to Kg — 360.009,0 180.000,00 
2 Sucata de ferro fundido..........c.... Kg — 27.009,0 13.500,00 
3 ERTÃO "O EGLDO: E om E ia, a Um 1 290,0 200,00. 
4 TUDO de ferra... Me Ss CURTE - Um 18 -- 8.600,0 3.600,00 
5 Vagonete “Decauville”................ Uma 1 800,0 2.500,00 
6 Rodeiro de Troli-1,60 m.............. Um 8 950,0 800,00 
Eonada, A. E ABRO,» — 392.560,0 | 200.600,00 
QUADRO DE TRILHOS E ACESSÓRIOS REPARADOS 
E REAPROVEITADOS 
Quadro n. 59 
des od ESPÉCIE DO MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE e | vi 
1 ENSIDO DO CÃO soe ss sind io Sao m 8.929,70 182.611,0 " 865.222,00 
2 EESRDO 4MDO = ER. bas. DES o a eia m 5.033,00 195.904,0 391.808,00 
3 Edo DO OR AS O E em m 6.802,00 561.494,0 | 1.122.988,00 
4 RUDO MEM Sa in Da auto m 1.448,00 35.262,0 70. 524,00 
5 EIA “GO ADO O o case so Ro Uma 7.350 29.400,0 29.400,00 
6 NTE: EM re oscila dE 5 anca É Um 10.750 3.560,0 17.700,00 - 
7 CUMDOR GA DER RS nt ses o era A Um 5.950 1.500,0 5.950,00 
8 Talas de junção “C”, completas....... Par 720 13.000,0 13.000,00 
9 Aparelho de manobra................. Uma 16 7.260,0 8.000,00 
10 Cruzamento tipo. “O”.....scaecee sã Um 20 20.000,0 29.000,00 
"1 Coxa ADO Gúplo.. «ss. caro copa Um 10 460,0 690,00 
12 Coxim iipo “C” simples............... Um 16 475,0 714,00 
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CAPÍTULO VI 


OBRAS NOVAS - 


E. De acôrdo com o programa que traçastes para esta Divisão, que, em última análise, 
constitue o programa para modernização desta Estrada, projetámos uma série grande de 
melhoramentos, visando a remodelação das condições do traçado de nossas linhas. 

Z Tal programa virha sendo relegado a plano secundário, pois que há vários anos a 
Central não efetuou nenhum melhoramento com tal objetivo, salvo as variantes de Poá e 
S. José dos Campos há muito construídas. 

3. A oportunidade de tais empreendimentos resulta da concorrência dos demais meios 
de transporte e do objetivo de reduzir as despesas de custeio das vias férreas, que se avolu- 
mam na aquisição do material e na fixação do valor da mão de obra. 


4. Às econcmias de custeio só podem ser obtidas com a redução do número de trens para 
uma mesma tonelagem, o que se consegue em linhas de bom traçado. 
5. A remodelação que projetámos visa justamente êste objetivo, porquanto na Linha do 


Centro, uma locomotiva, tipo Mikade, que reboca 460 toneladas, passará a tracionar 1000, 
ou mais 118%. 

6. No Ramal de S. Paulo, a mesma locomotiva, que, no trecho crítico Jacareí-Cesar de 
Sousa, puxa 480, passará a rebbear 1565 toneladas — 203%. Nesta base reduziremos o 
número de trens diários de 13 para 8, na Linha do Centro, ou sejam mais de 60% de dimi- 
nuição, para a mesma tonelagem diária transportada, de 6000. 

No Ramal de S. Paulo, o trecho crítico Jacareí-Cesar de Sousa tem atualmente um mo- 
vimento de 56 treas diários, que passarão a 17 (passageiros e cargas). 
Tip Na Linha do Centro, a economia provável de custeio é de Cr& 6.000.000,00, e no 
ramal de S Paulo, de Cr& 26. 345.570,00. 

8. Não erraremos em afirmar que só agora a Central entrou na franca execução de sua 
modernização, considerando que a indo é a base dêste objetivo. 


LINHA DO CENTRO 


e De acôrdo com o plano estabelecido de melhorar as condições técnicas da linha, no 
trecho de tração Santos Dumont-Lafayette, foram estudadas as variantes: 


1) Garganta José Aforso 

2) Sítio — Sá Fortes 

3) Sá Fortes — Barbacena 

4) Barbacena — Carandaí 

5) Carandaí — Pedra do Sino 

6) Pedra do Sino — Buarque de Macedo 


numa extensão total de 87621 metros. 

Os projetos feitos baixariam a rampa máxima a 9,010 e raio de curva a 250 m êste, du- 
rante a locação modificado para 312 m. 
2. Posteriormente foi verificado que existiam outros pontos no traçado geral que viriam 
prejudicar a melhoria de tração planejada, tais como as rampas do tunel 23 e Fernandes Pi- 
nheiro, no sentido da exportação. Foram, por isso, estudadas modificações naqueles trechos 
e projetadas as variantes respectivas, com melhoria de rampa até 0,008 m e mesmo raio de 
curva minimo. 
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3. No trecho de tração Entre Rios — Barra, quase todo em rampa de 0,005 m há um 
ponto crítico, que se localiza na rampa do tunel de Casal, que era de 0,009 m, além das péssi- 
mas condições técnicas em planta, com curvas reversas e raios pequenos. 

Modificámos então o trecho com uma variante com rampa de 0,005 m, raio mínimo de 
312 m e tangente mínima de 120 m, entre curvas contrárias, além de termos aumentado o 
gabarito do túnel, adotando a secção-padrão universal. 
4. Efetuámos o rebaixo do “grade” entre Belém e Nova Iguassú, no quilômetro 43, uni- 
formizando a rampa máxima de 0,005 m no trecho, serviço executado com dificuldade devido 
ao tráfego intenso no local Assim, temos resumidamente o plano, geral em plena execução na 
Linha do Centro, uma parte empreitada e outra pequena parte por administração, compreen- 
dendo as variantes da Garganta José Afonso e Sítio-Sá Fortes. 


QUADRO DOS PROJETOS 








| 
| VOLUME A ORÇAMENTO DA 

















VARIANTES | RR EXCAVAR TERRAPLENAGEM 
(m3) Cr$ 
| 
Ao O DS DES ar ho oie E APR NRO PRN SR PO 1.879 38.299 1.634.000,00 
SITIO ASA SPORTOS na Bi o cre SE e iai q apare dd 3.090 104.905 558.000,00 
Sá Fortes — Barbacenã.........ccicccciiisisis 3.902 79.038 1.863.000,00 
Barbacena = Carandal. cs. cc ecc essas surda 52.235 1.856.137 21.312.270,00 
Carandaí — Pedra do Sino................ e ia | 7.940 351.406 3.432.179,00 
Pedra do Sino-Buarque de Macedo...........ccc.. 18.515. | 586.600 11.632.398,00 
Trndbpgalo deiLatagente un sra err r o ca sr rida 1.500 13.687 682.000,00 
iPúnel'23 — Santos Damonb.L.scie. o... .s uno 6.400 334.082 3.388.000,00 
Fernandes Pinheiro-Serraria..........cicciilccs 3.957 176.021 2.284.200,00 
DE ade RATE RS ER 1 RE ID 1.400 29.618 2.015.000,00 
Bio gui [SL SNCAE o oa! o SA E RR PR | 2.544 54.430 427.000,00 
103.362 | 3.624.223 49.228. 047,00 
BrrOLA ESTREITA 

General Carneiro — Ponte de Bicas. ............. Er 11.196 | 306.634 4.950.768,00 
Sr A RD ADDIDE 4,558 | 3.930.857 | | 54.178.815,00 

Da Os trabalhos da Comissão de Melhoramentos da Linha do Centro, criada por portaria 


desta Diretoria, de 5 de janeiro de 1942, foram de tal modo conduzidos que nos perrnitiram 
o início imediato das obras. 

6. Para isso foram locados 114558 m de linhas novas e completado o cadastro entre 
as estações de Marinho e Brumadinho, na extensão de 28320 m, além do projeto, conforme 
já mencionámos, das variantes do túnel 23 e de Fernandes Pinheiro, num total de 10357 m. 


Pelo Escritório Técnico da Comissão foram ultimados os seguintes serviços: 


Desenho de perfil de progresso. ........i..ucpcss docs 69 
iiesonho- de perfil: joe. Dersa EMO ade Ee E 12 
INesenho-de"WArnanhos: . busão mae REA 4 é a 14 
sento pars. cstudas: 55... suco aa RSA Pra, PD 2 
Desenho de postos telegráficos. ...... «su cms en acuno 5 
Eesenhos diVersosEA usa = ed Pie ava ai PAR 34 
tópia de Daciros/2BEP. o. va bjo sao oe A E a RE 297 
Cópias dê Vaniamtesa aro. soja do = ea a ER Ee PAR 30 
Cópia de postos telegráficos..............cccicime cc 26 
Dópiaa-diersas Mt “RP Ma ED E 51 
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Bueiros- desthhados, ..7>. Zap. e po urrie De sal a UR 174 
Seugões desenhadas”... Ta TE Sp OM a 6065 
Modificações de. perfis de progresso .........cccccsscesos 1 
Modificação de parit. > .«, 520.0 275885 cao o E : 1 
Cálculos divelss. 0472. AM redação RE it F 4 
Projeto dE VABRE a. Eos - Mg ta MA AU O 15 
Projétos de bucifom A 2. 2 E, o, E 213 
Topografia de Postos Telegráficos. ... ..........scsesos 4 
Qreainentos ". Ppddko o ME E.» de doi DE DN 5 e RR 5 
Esquema ...... E APR perna ade e Mn PR 0 CS 1 
Grálioo comparativhn.. 8.5.0 rão co PODA ca S 2 
DiBETIDAS . ga o] o Ta ro eli e, a A ENG CATE q AR 2 


A A construção das variantes prossegue ativamente e no quadro abaixo encontraremos 
o volume até agora excavado e a despesa realizada. 
Pelo quadro abaixo, se tem uma demonstração dos mesmos serviços. 











Ee VOLUME IMPORTÂNCIA 
ER o SERVIÇO EXCAVADO PAGA 
(m3) Cr$ 
E TROCO dE Maki 2 25 os PR e E Pe a POR > o : 54.430 427.000,00 
2 “AV DNE AIOÓNO os > ag cas o cbr 40 nais cer RE RR 46.756 256.051,00 
é MEIO NOPLOS, , > zo ss tos. NE 108.672 465.645,00 
4 | Sá Fortes — Barbacena. ..... RD E TS nd 234.207 1.423.884,00 
S | Barbacena — Carandal..........ciccs crio, 1.288.031 9.842.849,00 - 
6 | Carandaí — Pedra do Sino........ so. 149.820 974.558,00 
7 | Pedra do Sino-Buarque de Macedo. ............... 155.125 1.209.179,00 
TEOR. Sac. 3)7 ns é Ade 2 2.037.041 14.599.166,00 
BiTOLA ESTREITA 
8 | Gal. Carneiro — Ponte de Bicas. ................. 104.195 977.059,00 
LOtAl? 2. 2 SS ai Si o SARA Rs 2.141.236 15.576. 225,00 





8. “Convém notar que, na grande variante Barbacena-Carandaí, em sete meses de ativi- 
dade, excavámos cêrca de 70% de volume total. 


BITOLA ESTREITA 


9. Além dos serviços mencionados na bitola larga, iniciúmos também a melhoria de tra- 
çado na bitola estreita, pela construção de uma variante, na linha tronco, que, partindo das 
proximidades da estação de General Carneiro, vai encontrar a linha em tráfego perto da 
ponte do ribeirão Bicas. Esta variante, conhecida pelo nome de Capitão Eduardo, melhora 
as condições técnicas, no trecho, reduzindo a rampa de 0,022 m para 0,010 m, raio de curva 
de 100 para 191 m, com grandes tangentes intercaladas. 

Este era o ponto crítico no trecho de tração General Carneiro Sete-Lagoas. 

Os detalhes desta variante acham-se incluídos no quadro dos de bitola larga. 





a e 
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10. O mapa abaixo indica a localização das variantes mencionadas. 
tt 


Rr VARIANTE | FIRMA 
1 PáBUido CRIE sc: (Usado Ss ia Gerson Sales Coelho 
2 Fernandes Pinheiro. ........cicsoccc.o A. R. Giannetti & Cia. Ltda. 
3 Ewbanck da Câmara...........cccccs. Emprêsa Construtora “DELTA” Ltda. 
4 Ewbanck da Câmera...........c....... Th. Marinho de Andrade | 
5 Sá Fortes — Barbacena. .......... Ka Soc. Const. e Imp. Brasília Ltda. (Socimbra,) 
6 Barbacena — Carandaí. ............:...| Ademar Rodrigues | 
7 Barbacena — Carandaf................s B. €C. Vilanova 
8 Barbacena — Carandaí. ........cc.so rs. França Simões & Cia. 
9 Barbacena — Carandaí. ...,.....cc.cs.s. Resende Costa & Cia. 
10 Berbacena — Carandaí........ A Es a Soares de Matos & Cia. Ltda. 
11 | Carandaí — Pedra do Sino.............. J. O. Machado & Cia. Ltda. 
12 Pedra do Sino-Buerque de Macedo....... Emprêsa de Construções Gerais Ltda. 
13 | Triângulo de Lafayetts.............:....| Soc. Const. e Comercial Ltda. 


RAMAL DE SÃO PAULO 


k: Dentro do mesmo ponto de vista, isto é, modernização do traçado de nossas linhas, 
durante o ano de 1942, iniciámos os-estudos para a remodelação do Ramal de S. Paulo, com 
as seguintes características técnicas: 


Raio de Gurva Minimo... seus Pagos er ma acid 687 m 
EE TRAGO de, ss o RS CE SS US RS Ns E e 0,005 m 
Tangente mínima entre curvas contrárias... ......... 140 m 


2. A adoção de tais condições técnicas foi induzida pela natureza do tráfego no Ramal de 
“S. Paulo e a topografia propícia à implantação de uma linha moderna embora os trabalhos a 
se realizarem assumam um vulto pouco comum. 


3. O cometimento é auto-financiável, dado que as economias previstas comportam o pa- 
gamento dos juros e amortização do capital invertido. 
4. Salientamos que a grande variante do Parateí, estudada em 1928 pelo engenheiro 


Sampaio Corrêa, é um melhoramento que urge ser executado pelo projeto feito por esta Di- 
visão em 1942, em melhores condições técnicas do que o anterior. A nova linha virá benefi- 
ficiar enormemente o Ramal, terminando de vez com a secção Jacareí-Mogí das Cruzes, de 
reduzida capacidade de tráfego e despesa de custeio excessivamente onerosa. 

5 A natureza do serviço que alí ia realizar-se justificava a criação de uma Comissão, o 
que vos foi proposto e por vós aprovado, tendo sido criada a Comissão de Melhoramentos do 
Ramal de S. Paulo, por portaria de 6 de janeiro de 1942. 


* 
* * 


6. As atividades dessa Comissão se resumiram, de início, em duas ordens de serviços: 


a) Trabalhos de Campo — Compreendendo reconhecimento das regiões interessadas e 
levantamentos topográficos da faixa necessária à implantação do projeto. 
0) Trabalhos de Escritório — Incluindo a confecção de plantas, perfís, cubação e distri- 
buição de terras, projeto de obras de arte correntes e especiais, bem como o relatório 
e memória justificativa dos estudos elaborados. 
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Assim, projetámos 259 482 m de linha, discriminados no quadro abaixo: 


QUADRO DAS VARIANTES PROJETADAS 


. 











: ENCURTAMEN- | ORÇAMENTO DA 

N. DE VARIANTE EXTENSAO DO TO SÓBRE o boss TERRAPLENAGEM 

ORDEM | PROJETO QUREUAD (m3) Cr$ 

1 | Barra — Pinheiro.......... 21.649,00 321,00 1.152.613 7.872.458,10 | 

2 | Pinho — Saudade..........| 13.327,00 3.233,00 430.332 6.895.062,00 

3 | Saudade — Floriano....... 15.135,00 1.244,40 624.603 10.502.664,10 

4 | Cachoeira — Pinda........ 59.151,00 1.808,00 | 1.146.046 | 4.555.830,20 

5 | Pinda — Taubaté..........) 15.151,00 | 3.485,00 514.535 932.000,00 

6 | Taubaté — Caçapava...... 17.209,00 4.200,00 | 1.425.416 6.712.510,30 

7 | Caçapava — S. José....... 21.039,00. 1.620,00 1.367.327 5.596. 950,00 

4 PRO. css sn E 74.811,00 11.045,50 8.954.413 | 78.966.349,20 

9 | Floriano — Resende........ 15.670,00 2.262,00 1.059.210 8.514.046,25 

10 | Lavrinhas — Cruzeiro...... 6.340,00 204,00 113.628 2.597.143,56 

O TE, 259.482,00 | 28.922,90 | 16.788.123 | 133.145.008,71 





8. Locação — Os projetos, após “devidamente aprovados, foram locados numa extensão de 
260 000 m e iniciadas imediatamente as construções, numa extensão de 217 000 m. 








9. O escritório técnico da Comissão teve o seguinte movimento: 
“Plantas originais com topografia .......cciciciios 283 
Parts ORadinais os creo soc aa A 42 
+ OUpiga de pertia o; DIANtãs...4.i see. ye Tra Re 357 
MORNAS * CVErhas. ... gs emas gs ie ias pata A 15 
Plantas para desapropriação..............ccccsoo oo. 8 
Extensão preparada em cadernetas............. E 185 km. 
10. O escritório administrativo tem o seu movimento no quadro abaixo: 
N. DE à 
fee | | ESPÉCIE DE EXPEDIENTE | RECEBIDO | EXPEDIDO 
1º 4 Faturas DR ss os z ico A 2 a 300 350 
à. VUORCIOS QURENNOS > <c ro ns e so erre esta e UR RO ERAS 152 113 
S- Tr TdogiaaBa... sus DER ses oco da E STA E E 633 842 
4 LL ABEODBARÕS ES cut To ro rir A di ade Mo DO CAR sa A 528 476 
o | Memprando6:s... esa eo é cubo e ARAL SO E 1.002 853 
6 | Papelstas..... sure as. nc dr co À AMD O co 408 1.010 


11. Os trabslhos de construção foram contratados com firmas empreiteiras e a variante 
de Pinda-Taubaté executada por administração, bem como o levante de alguns trechos da 
linha em tráfego para colocá-la no novo “grade”. 
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12. No quadro abaixo encontramos as firmas em trabalho nas diferentes variantes: 
mind 





polir VARIANTE FIRMAS 
ORDEM 

1 Barra — Saiidade........... DE e als J. Janot Pacheco 

2 Cachoeira — Pinda................ Construções Civís Ltda. 

3 Taubaté — Caçapava. ............. Esc. Técnico de Engenharia 

Oscar Americano Ltda. 

4 Taubaté — Caçapava.............. Barros & Valente 

5 Caçapava — São José. ....... cc... Cia. Construtora Pederneiras S/A 

6 Sub-variante Pinheiro — 1.º trecho. .| J. Janot Pacheco 

7 AR A a Lo Ca po OS RARE cm SD Cia. Auxilisr Serviços de Admiristração 

8 SLAECRO A. o ao OA oe Soc. Construtora e Importadora Brasília Ltda. (Socim- 

bra) 


Cia. Serviços de Engenharia 

Cincirato Cajado Braga 

Plínio Botelho do Amaral 

Soc. Construtora e de Imóveis S/A 

Soc. Técnica e Comercial Anhanguera Ltda. 
Tavares & Pinheiro 

Ulisses Pais de Barros 

Engenheiros Mattos & Freitas 


>>> TT 


9 Paratef — 1.º trecho............... 
10 Paratef — 2.º trecho............... 
o! Paratef — 3.º tresho............... 
12 Parateí — 4.º trecho....... O a: 











OUTRAS OBRAS NOVAS 


I. Para a instalação do C. T. C. na secção Barra-Entre Rios, e uniformização dos com- 
primentos dos desvios para 600 metros, úteis, tivemos que fazer serviço de terraplenagem 
em quatorze estações e dois postos telegráficos (dos quilômetros 137 e 182), com um movi- 
mento de terra de 58 924 metros cúbicos. 

2. Iniciámos a terraplenagem para construção do grande pátio de triagem de Pulverização. 
3. De acôrdo com as exigências do Plano Siderúrgico e para evitar a manobra dos trens 
de minério, destinados a Volta Redonda, em Barra do Piraí, fizemos a ligação da Linha do 
Centro ao Ramal de São Paulo através de uma linha, que dota a estação de Barra de um tri- 
ângulo de reversão também. 

4. Remodelámos, no Ramal de S. Paulo, os poa das seguintes estações: 


Morro Agudo 

Limoeiro 

São José 

Bulhões 

M. Jardim - 
Cesar de Sousa 


e construímos um póôsto telegráfico no km 394 
Outros pátios estão sendo remodelados como: 


S. Silvestre 
Comendador Ermelindo 
Engenheiro Bianor etc. 


5. Ligação da linha mista da Linha Auxiliar, no pátio de Deodoro, com as linhas 1 e 2 
do Centro, por uma linha independente. 
6. Remodelação do pátio de Marítima. 
IN Construção da cabine de Juiz de Fora, Juparanã e Mariano Procópio. 
8. Construção das novas pontes nos quilômetros 305 e 306, que haviam ruído em con- 
sequência de fortes enchentes na região, tendo sido projetada e construída uma variante, que 
melhorou muito as condições técnicas do trecho. 

No quadro correspondente à distribuição de verbas, para os diferentes serviços, são en- 
contrados os serviços já terminados e os que ainda prosseguem. 
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OBRAS DO NOVO GABARITO 


Il. Além das remodelações de traçado, em plena execução, a administração em boa hora 
resolveu estudar um novo gabarito maior, para a Central, visando não só a circulação do ma- 
terial rodante padrão americano, como também a questão da passagem ao seu destino das 
grandes peças para a Usina Siderúrgica Nacional e a implantação da Rêde Aérea. 


24 Após estudo detalhado do problema, foi deliberado fazer o rebaixo dos túneis, como 
serviço mais eficiente, mais econômico e mais rápido. 
3. Assim, atacámos os serviços nos túneis 8, 9e 10 por administração, que são os de linha 


dupla, e os 11 e 12 por empreitada porque são os de linha singela e galerias duplas de tarefa 
mais fácil, para isso tendo sido providenciada uma concorrência administrativa, afim de 
ser adjudicada a empreitada. 

O orçamento total importa em Cr$ 12.433.544,00 


FINAL 


1. Depois da apresentação do relatório da 3.º Divisão, não podemos esconder nossa sa- 
tisfação íntima por ver que as atividades na Divisão foram vultosas em todos os setores de 
trabalho, graças à inteligência, zêlo e dedicação de todos os engenheiros que trabalham sob 
nossas ordens, para os quais solicito vossa atenção, pelo coeficiente de produção, quer mate- 
rial como intelectualmente, que apresentaram. 

2. Aos empregados subalternos da Divisão, com muito raras exceções, escriturários, mes- 
tres de linha, feitores e trabalhadores braçais, os nossos agradecimentos pelo concurso à nossa 
gestão na Divisão. 

S. Finalizando sentimo-nios no dever de agradecer-vos a confiança e o apoio que nos des- 
tes, verdadeiro estímulo com que trabalhamos sob vossa esclarecida orientação e sábios con- 
selhos, confiantes na mão segura que nos dirige e para o-êxito de cuja administração não pou- 
paremos esforços, em qualquer ocasião. 
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